ಳರ್ನಾಟಿಕೆ.ವಿಧಾಪೆ ಪರಿಷತು 


ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿಸಾಂಕ 
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ಪ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ, ರಮೀಶಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ 
" ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿಳಿವಿ 
: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರು. 


« 13-09-2021. 


REREKKK 


— 


ಮಿ ಡಿಸಲು ಪ್ರಖತಕ್ಸ 


ಈೌನಲ್ಲಿ ಸ ೧ಂಡ ಮಿಯಿಭೆ 


ನೀಜನೆಗಳಸ (ಈ 
pe ಜನೆಗಳ ಅಪುಷ್ಮೂಬಿಕ್ಸಾಗಿ 
ುಂಜೂಲಾದೆ, ಬೆಡುಗಡೆಯಾದ 


- [ಕನಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲುಖ.- 


ಅನುದಾನದ ವಿಟಿರವಸ್ಗು 
"ಯೋಜನಾ ಬಾರು, ಹಲ್ಲಬಾರು 


ನೀಯಿಟ್ರುಡು) 


ಕ್ರ ಸನಕ ಪ್ರವಾಸ ದಾಮ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಮರಜೂರಾದ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲುಖ 


ಅನುದಾನದ ಯೋಜಸಾಮಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿಪಂತಿದೆ. (ಆಗಸ್ಟ್‌ - 
021ರ ಅಲತ್ಯದವರೆಗೆ) 
(ರೂಸಹೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ವೆಚ್ಚ ] 
ಯೋಜನೆಗಳ | ಮಂಜೂರಾದ ಉಳಿದ 
ಪಿವಕ ಅನುದಾನ | ಮೌಡಿರುವ | ನ್ಹುಬಾನ 
ಅಮೆಬಾನ | 
ಬಂಡಟಳ 20.00 99% [| 1007 
ಸಟಿವಜಿ 5200 49.06 
ನಭಾ - 20.00 | 20.00 
ಒಟ್ಟು 92.00 80.03 1] 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಖ್ಯಾಬೆಕ್ಸಾಗಿ ಜೇ 
ಮಂಜೂರಾದ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುಫ ನೈ 


-ಹರಿವರಬನ್ನು: 


2018-19, 2019-20, 2020-21ನೇ 
ೂಂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕಂಮಗಾರಿಗೆಳಪವುವು;: ಠಃ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ, 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದಿರುವ ಅಮದಾನದ 
ವಿವರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೈಗೊಂಡ ಗುಷ್ಲಿಗೆಬಾರರ 


ಜಿಲ್ಲಾಯಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣ eh 
ನೀಡುವುದು; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿಯಲು ಕಾದಣಗಳೇಮ; 


ಅನುದಾನದ ವಿಪರಚನ್ನು ಅಸುಬರದದಡಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


_ _ಟಮಗಾರ್ರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು. 


ಪರಂಪರ ಇಲಾಖ 


] 


2018-19, 2019-20. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಬರಡಬಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಹಗೂ  ಕೆಟಿವಿಜಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಗೆ ೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವಿ, ವೆಚ್ಚ ಮೂಡಿರುವ, ಬಾಕಿ 
ಉಳಿಜಿರುವ ಅಸುದಾನದ ಖಬಿವರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ “ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾಬಾರು ಮಿವರಗಳಮ್ನು! 
೨ನುಬಲಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ನೋವಿಡ್‌-19ನಿಲಬಾಗಿ  ಪ್ರಬಾಸೋದ್ಯೆಮ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ 
ಇಬರಿಂಬಾಗಿ 
ಕಾಟುಗಾರಿಗಳ “ಸಂಬಂಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಲಸ್ನೆಗಳೆಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ 
ಮತ್ತು . ಬಿಡುಗಡೆ .. ಮಾಡಿರುವ ಅಸುದಾನಕ್ನಿ ಹಣಬಳಕೆ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂಬಾಗಿ 
GSS 


ದ್ಯಮ' 'ಇಲತಖೆಯಿನಿಲದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಪಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಔವಲ್‌, ನಿರ್ನೀತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲೋಕೋಯಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆ, ಕಟೆಐಬಲ್‌, ಪ್ರುರಾತತ್ನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು 
ಕ ಹಾಗೂ'"ಷತರ' ಆತು 

ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಮುಖನ್ಮನ ಸಂಸ್ಕ 
ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆಚಾರರಿಗೆ ಗುತ್ಲಿಗೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


4 ಹಿ oh; 


ಬನಕಿ. ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು . 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ : 
ಬಿಡುಗಿಡೆಗೊಳಿಸಲೂಗಿದೆಂಯೇಿ 
(ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದಡಿ 
ರಿಪ ನೀಡುಟವುಡು) 


ಪ್ರಸಕ್ತ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ' ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡಿನೊಳಿಸಿರುವ ಅನೆಬಾನದ ಜಿಲ್ಬಾಮಾರು. ವೆವರಬನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದೆಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಔಹಿಆರ್‌ 177 ಟಿಡಿವಿ 2021 


A 
(ಆವ ಗಾ) 


ಪ್ರಪಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು 
ಜೀನಿ ಪೆರಿಸ್ಸಿ ತಿ ಸಚಿವರು 


pT ಪೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 
ಅನುಖಂಧ 
(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 140) 


ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ[ 
ದೊಡ್ಡ ಆಲದಮರ ಪ್ರಬಾಸಿ 
ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಲಂಕಾರ, 
ಪಾದಚಾರಿ : ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ 
ಆಟದ ಅಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 

ಕೊಠಡಿ, ಸಂಪರ್ಕ: 


20 $- 19 
ಬಂಡಬಾಳ 
ಪೆಚ್ಚಗಳು 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಳಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕೆಂಗೇರಿಂಯು ಮಾರಮ್ಮ| 2019-20 
'ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳೆ| ಬಂಡವಾಳ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ| ನೆಚ್ಚಗಳು 


ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
'ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಮುಂದುವರೆದ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕೀ 


2019-20 ' 
ಬಂಚಬನಿಳೆ' 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


100.00 337.2೮. 


Pagel 


ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


ವರ್ಷ/ 
ಯೋಜನೆ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ - 
2018-19 » 200-2 
"ಈ 


20೪-20 
6 


4 7 1 
NS 
6 |ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ] ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 50.00 25.00 . 25400. 0.00 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವೆಭ್ಗಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ. ’ - 
ನನಗ ತಾಲ್ಲೂ 
ಹನುಮನ ಪಾಳ್ಯಕೈೈ _ 
ಡೇಕೆ . ಮಾರೆ 208-19 , 
7 ಕಾಡೇ ರೆನಹಳ್ಳಿ ಮೈ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 15.00 0.00 0.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆತ್ತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು. - 
'ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ * 
ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿ] 2-9 . 
8 [ಕೊಯಿರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 0.00 20.00 20.00 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ| ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಹಮ್ಮಿಗೆಪುರ ಶ್ರೀ ಗುಟ್ಟೆ | 
ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ] 2019-20 
9 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ] ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 0.00 8.00 0.00 
ಮೂಲಭೂತೆ ಸೌಕರ್ಯ। ನೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು, - ಶ್ರೀ ” 
10 ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ Ney 200.00 0.00 0.00 66.00 0.00 
ಬಂಚೆಖಕಿ 4 4 4 f 1 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಚಲಂ T ] 
- ]ಸ್ಕೊಲಭದ್ರಧಾಮ ಜೈನ್‌] 201೨-20 
11 ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಚವೂಳ 100.00 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 
ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ y ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಂಕೊರು ಅಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟ | - | 5೦೦.೦೦ | 2೮.೦೦ 65.00 | 94.00 45.೦೦ 
| dl 


171.00 | 


ಬಂಡೆಬಂಳ 
ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಕೊಂಡು 
ಸಪ್ತ ಮಾತೃತೆಂಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈೂಗು 'ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-19 
ಬಂಡ್‌ವನಿಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಿವಪ್ಪ 
ನಾಯಕನ, ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹಳೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನೆಲಸಮ 
ಮಾಡಿ ನೂತನ ಶೌಚಾಲಯ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-19 


14 ಬಂಡಬಾಳ 


30.00 


ಭದ್ರಾನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ 


(ಬಿ.ಆರ್‌.ಪಿ. ಭದ್ರಾವತಿ 

ಶಾಲ್ಲೂಕು: ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ 208-19 
15 ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನದ} ಬಂಡಬಾಳ 

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಖೆಚ್ಚಗಳು 


ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ 


200.00 


ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆಳದಿಯಲ್ಲಿರುವ 
16 [ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂಶ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ] 38-1 
17 ky i ಬಂಡಬೂಳ' 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರ್ಯ| ಚ್ಲೆಗಳು- 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹೈಟೆಕ್‌ 


30.00 


ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
18 |ಬಳ್ಸಿಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸಕ್ತ mo | 


ಕ್ರ.” ; 
pd ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ; . 2೦೦೪-2೭ನೇ ಪಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಘಂ; ಯೋಣನೆ |. ಕಿತ್ತ h ಸಾಅನಲ್ಲ ಆಡುಗಡೆ |" 
2018-19 ಸರಆನಅಂ; 2೦2೦-೫ 5s 
IK 2 s 4, 5 CAN ° ° } 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆವಲೇಮೆರ್ಗ 2018-19 


19 ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ] ಬಂಚಮಾಳ 25.00 0.00 10.00 0.00 0.00 15.00 
ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ) ವೆಚ್ಚಗಳು - 


ವಮೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ನನಾನಿಮರ 


ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಕಾರಿಪುರ 
ಈಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಕದಂಬರು, ರಂಷ್ಯಕೂಟಿರು 2018-19 p 
20 [ಮತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 . 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 


ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೈನ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 1 


ಜೋಗ್‌ ಫಘಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ| . 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ! 2018-19 | 
21 4 ಬಂಚವಾಳ 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 
ಫಾಲ್ಸ್‌ ವೀಕ್ನಣೆಗೆ Rn] 
Shelter ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
le ಸ 
| [ಶವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲೆ ಸಾಗರ f 
ತಾಲ್ಲೂಕು , ಜೋಗ್‌ ಜಲಪಾತ | 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ! ೨8-19 | 
22 |ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂಚ್‌ವಾಳ 230.00 0.00 125.00 0.00 0.00. "105.00 


(ಆರ್‌.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಹೈಟೆಕ್‌] ನೆಚ್ಚಗಳು 
ಶೌಚಾಲಯ, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. i ) [ 
[ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ' F 
ಅಭಿಷ್ಯವರದ ಶ್ರೀ 
ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ! 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ] 3-0 
235 | ಬಂಡವಾಳ ''| 200.00 0.00 0.00 66.00 0.00 134.00 
ಪ್ರವಾಸಿ ಈಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚೆಗಳು - 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಎಚ್‌.ಬಿ. 
ಕಲ್ಲಯಳ್ಳಿ ಹುಡ್ಯೂ। 
ವಿಮೋಭನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. . 
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4 ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನಟ್ಲ 
ಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2೦೫-೩2ನೇ ಪಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಸಂ. ೦1೦. 20-: W 
- 2018-19 201-2೦ 2೦: 2 p “ 
1 2 7 [=] [=] 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾವ್ಯೂಕನ| | 
| ಹೆದ್ಧೂ ರು ಅಂಚೆ, ಸೋಮವಾರ 
ಸಂತೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ 
ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಮ್ಮ (ಮರ್ಗದೇವಿ) 
- | ದೇವಸ್ಥಾನದ. , 
1. ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ] 2019-20 
24 |ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡಬಂಳೆ 16.00 0.00 34.00 
ಬಗೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು - 
Rh 
2. ಹೈಟೆಕ್‌ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 
3. ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ. 
4." `'ಯಾತ್ರಕುಟೀರ. - 
5. ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು! pe 
ಹೊನ್ನೆಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ!. 2019-20 
25 ರೆಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡಖಾಳ ” 20.00 0.00 40.00 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕ್‌ | 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೇ ಯ ಶಿಕಾರಿಮುರೆ। - 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ| 2019-20 
26 [ಪಂಚಾಂಯತ್‌ ಕಾಲೇನಹಳ್ಳಿ 'ಬಂಚೆಬೂಳ' 16.00 34.00 
ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. . 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯೊಸನಗರ! ' 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ] 9-೫ 
27 i Kk ಬಂಟವಾಳ 150.00 0.00 0.00 50.00 100.00 
ಮಠದ ಬಳಿ ' ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ। ಚ್ಹೆಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ. > 
RS mE 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳುಸುರಳಿ' 
ತಿ ಅಜೆಕನೆಪಾಲ್ಡ್‌ಗೆ! ೨19-20 
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಚ್ಚೆಕನ್ನೆಪಾಲ್ಸ್‌ಗೆ ಸಾಸ | 3000 0.00 0.00 10.00 20.00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಳಿಗೆ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಬ್ಬಲಗುಡ್ಡೆ! 2019-20 . ಮ 
'ಮತ್ಚ, 8ನಾಮದ ಬಳಿ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 0.00 16.50 33.50 
ತುಂಗಾನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ 
ನಿರ್ವಾಣ 
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ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನಟ್ಲಿ | 


2೦೦1-೭೪ನೇ ' 
ಸಾಆನಲ್ಲ ಜಡುಗಡೆ 
3೦20-೫ | ಮ್ಹಂಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
7 [NN 


ಬಾಕಿ ಅಸುಬಾಸ' 


ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ 

ಕುವೆಂಪು 
ಕವಿಶೈಲದಲ್ಲಿನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


30: 


0.00 8.00 


208.17 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡೇರಿ 
ಹೋಬಳಿಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕ್ಯೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ] 

311 ನನದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ವಾಳ 25.00 10.00 0.00 8.75 0.00 6.25 
ಅಹೋಬಳ ಲಕ್ಸೇನರಸಿಂಹ| ವೆಚ್ಚಗಳು 4 
ಸ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳೆ 
ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2017-18 | 

32 ದೊಡ್ಡಬಾಳವಾಟ ' ಬಂಡ'ಬಂಿಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ) ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಲಕ್ಸ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ಯಾಮಿ[ 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 
[ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. | 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಡ್ನ | 
ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ[ ಸ್ಹ k 

33 |ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಉಜ್ಜನಿ ಬಂಡಂಳ 25.00 10.00 0.00 8.75 0.00 . 625 
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಳ್ಗಗಳು 0 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. § , 

TREO - ತಾಮ್ಲಾನ್‌| | 
ಕೊಳಾಲ ಹೋಬಳಿ 
ಎಲೆರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ| 3-೫ \ 

34 4 ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಲಕ್ಸೀನರಸಿಂಣಸ್ವಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳು » p 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಮರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ 
'ದೇವಸ್ಥಾಃ ನದ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2017-8 
ಬಂಡ್‌ವಾಳ್‌ 
ಬೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ 
ವೆಂಕಟಿರಮಣಸ್ವಾಮಿ 


ದೇಬಾಲಯೆದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. 


ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


207-18 
ಬಂಡವಾಳ 


ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರೆ! 


2017-18 
ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


39 


41 


ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇಜಂಪಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಸ್ಮೀರಂಗನಾಥ] 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
'ಮೂಲಸೌಕಂರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2017-18 
ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


207-18 
ಬಂಡವಾಳ 
ಬೆಚ್ಚಗಳು 


ಶಿರಾ ಈಾಲ್ಲೂತಿನ ಮಾದೇನೇಃಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ks fo 5 


ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಳಾಃ ನದ 


ಬಳೀ ಯಾತ್ರಿನಿಮಾಸ. 


2017-18 
ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಶಿರಾ ಶಾಲ್ಲೂತಹು ಹುಲಿಕುಂಟೆ 
ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ `ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಸೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಶಸ ಮ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2017-18 
ಬಂಚೆಭೂಿಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


42 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಯಾದಕಲಡಳು ಶ್ರೀ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾ; ಸದ! 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


2017-18 
ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
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] ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಸುಬಾನ 
ಅಂದಾಜು | 


ಕೆ - ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಲನಲ್ಣ 
ky ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವಷ್ಷ/ _ 2೦೦1-2೧ನೇ ಪಾಕಿ ಸುಜನ 
(a ಯೋನಿ ಮೊತ್ತ ೧೦೫-19 9-2೦ 2020-1 | ಸೌಲನಣ್ಲ ಜಡುಗಡೆ 
I s[ ಈ ಸಂರ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
; py ~~ Y p 5 5 % 8 ° 
ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಈಾಳಗುಂಬೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಣೇಶ್ಛರ] 3೦17-18 K 
43) ರಷ ವ ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3 ¥ 
ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬರೆಗೂರು ‘ 
ಚೆ,  ಗೋಪಿಕುಂಟೆ ಶ್ರೀ ಸಟ 
a | ನಳ "| ವಾ್‌ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಲಕ್ಸ್ರೀ e ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆಚ್ಚಗಳು x 
ಬಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. § ] 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು) ಬ್ಯ 5 
45 |ಕೆರೆಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಠದ] ಬಂಚಎಳ | 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ. ನೆಚ್ಚಗಳು 
— - 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಗಲ i } | 
' |ಣ್ರಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ] 37-15 - 
46 | ದ ಶ್ರೀ ೦ಣೇಜ್ವರ ಡವ್‌ | 25.00 10.00 0.00, 8.75 000 6.25 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕ; ಚೇಳೂರು \ 
ಹೋಬಳಿ ಮಣ್ಣಮ್ಮದೇವಿ| 3-8 F : 
41] kk ಗ್ಬಮ್ಯ ಈ ಬಂಡ'ವಕಿಳ 25.00 10.00 0.00 8.75 0.00 6.25 
ಮಣ್ಯಕ್ಟೇತ್ರದ ಬಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 4 5 
'ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ] Kk 
ಬೆಣಚೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ, 
ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ 2-18 : 
48 a ET 50.00 20.00 0.00 17.50 0.00 12.50 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ಯಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ। 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಸ್ಸ 
ತಮಳೊರು ಷ್ಣ] | 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿ, 207-8 
49 'ತೆಂಗನಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ] ಬಂಚಬಾಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಹಾ|  ಬೆಜ್ನೆಗಳು 
ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿವರ್ಕಣ. | } 
ತುಮಕೂರು ಡ್‌ ವ 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ] 
ಎಲೆರಾಂಮುದ, ಕೋಳಾಲ[| K 
50 [ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀ ಕುಂಚಿಟಿಗರ] ' ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ] ಬೆಳೆಗಳು 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ 
[ನ SK | L Lr 
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ಕ ಮಂಜೂರಾದ | ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಆನಲ್ಲ _ 
pk ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ 2೦೦1-೭೦ನೇ ಬಾಕಿ ಅನುಬಾನ 
ಸಂ. [5 ಮೊತ್ತ as ಸಾಅನಲ್ಲ ಡುಗಡೆ 
2018-19 2೦19-2೦ ROO | 
4 fo] [=] 7 8 9 
25.00 25.00 0.00 0.00 40.00 0.00 
2011-18 
ಬಂಡಛೂಳ 25.00 25.00 0.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
2017-18 K 
ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ತುಮಕೂರು 'ಚಲ್ಲೆಯ 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ[| 
54 ಆಲೂರು, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ] ಬಂಡಬಾಳ 25.00 25.00 0.00 
ಬಸವೇಶ್ಯರಸ್ವಾ' ದೇವಾಲಯದ] ' ಬೆಳೆಗಳು 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಂಯ 
ತಿಪಟೂರು ಈಾಲ್ಲೂಕಿನೆ/| ಬಃ 
55 [ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಶ್ರೀ! ಬಂಡನಾಳ 25.00 25.00 0.00 
ಬೇಟೆರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ।' ಬೆಳೆಗಳು, 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆಯ 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ! 2017-18 
56 |[ದಸರೀಘಟ್ಟ, ಕಸಬಾ ಕಶೋಬಳಿ] ಬಂಡಬಂಳ 25.00 25.00 0.00 
ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಕ್ರ - 'ಅಂದಾಜು | 
" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಪಂ. ಮೊತ್ತ _; 
2019-2೦ 2೦2೦-೧ 
1 2 6 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಂಯ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಸೇತ್ರದ ಶಿರಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
'ಗೋಪಲದೇವರಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ 
ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ 
ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯೆ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ] 744 _ . 
57 [ದೇವಾಲಯದ " ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ! ಬಂಡವಾಳ 0.00 0.00 0.00 0.00 
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಸೇರಿದ] ನೆಚ್ಚಗಳು 
ಜಗೋನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
N 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು (ತಲಾ ರೂ.15.00[ N ' 
ಲಕ್ಷಗಳು) § 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ! 
ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ 
58 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಬಳಿ ಸುಸುಚ್ಛಿತ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ] ನಳ \ | 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ § 1 
ಬೆಟ್ಟಿದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ[ 2018-19 - Ks K 
59 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ] "ವೆಚ್ಚಗಳು | | 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ' 
ಹೋಬಳಿ 
0 ಮೆಣಸನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ವಾ 25.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.00 
ಬಂಡಚವಾ" 4 | 1 | ! ” , 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ' ವೆಚ್ಚಗಳು : _ - 
ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ . 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | oo, 
——— 
ees r NN 
ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಕುಡೂಪಿ 
ಶ್ರೀ , ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ 2018-19 \ ವ ' K , 
61 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೆಲ್ಕರ್‌|] ಬಂಚವಾಳ 50.00 0.00 25.00 . 12.50 0.00 . 12.50 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟರ್‌ ಲಾಕ್‌] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಹಾಕುವುದು, ಶೌಟಾಲಯ] . § 
ನಿರ್ಮಿಸುಪುದು.. | | § |. | lL 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇ 
ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ] 2418-19 . 
62 ಚೋಳೇಪಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 25.00 12.50 0.00 12.50 
ಸುತ್ತ ಶೆಲ್ಬರ್‌ ಹಾಗೂ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| 


—l 
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20-9 


2 


ಈ 


201-20 2೦2೦-೫ 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನೆಣ್ಲ 

2೦೭1-2೧ನೇ 
ಸಾಅನಲ್ಲ ಅಡುಗೆ 
ಮಾಡಿರುವೆ ಅನುದಾನ - 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


CN SEN CES ES SE ES 


ಮಧುಗಿರಿ ಕಸಬಾ! 
ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ f 
63 @ A 50.00 0.00 25.00 12.50 
ಶೆಲ್ಕರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಟರ್‌ ¥ § 
ಲಾಕ್‌ ಹಾಕುವುದು, 
ಶೌಚಾಲಂಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
64 50.00 0.00 25.00 0.00 
2018-19 4 
65 ಬಂಚಾಳ' 50.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಶಾಲ್ಲೂಕಂ, 
ಜೋಗ 'ೊನುತ್ಸಿಬಳ್ಳಿ ಯದ 
| be ಸ 2018-19 
66 i ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 25.00 "0.00 0.00 0.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ 
ಶಿರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ. ರಂಗಪ್ಪ] 
ನಯಕ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತ ಚೈನ್‌ 
ಲಿಂಕ್‌ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್‌, ಮೋಟ್‌|'' 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೂತನ ಸೇತುವೆ] 
67 ki ಬಂಡವಾಳ 500,00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ" ಗೇಟ್‌ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕೋಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ] 
ಧಕ್ಟಿರದಲ್ಲಿ ಮೂತನೆ ಬಾಗಿಲು] 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ' 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಊರ್ತಿಣೆರೆ < 
ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಾಯೆಮರ್ಗ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ  ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ] 3-೫ | 
68 ಮ 1 i ಬಂಡವಾಳ 35,00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ . ಹಾಗೂ[. ಚ್ಚು 


ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನದ 
ಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ: 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಆರ್‌.ಓ. 
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ಯೋಜನೆ 


[ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,  ಊರ್ಡಿಣೆರೆ 


ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] 


ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಾಂಯದುರ್ಗ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಕ್ಸೇ। Idk 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
© ಹಂಟಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಯೂರ] ಬಂಡವಾಳ 80.00 
ks ವೆಚ್ಚಗಳು 
[ಮೇಘಧೂತ ಕಟ್ಟಿಡ ನವೀಕರಣ, 
"ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ (ಸೆ.ನಂ 8 
ರಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಿಡ) ) 
ತುಮಕೂರು ' ಗ್ರಾಮಂಂತರ! 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಶ್ಲೇಶ್ರಕ್ಯೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ 2018-19 
ಬೈಲೂಂಜನೇಂಯಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 
70 4ಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮರುಷರೆ ಪ್ರಶ್ಯೇಕ] ಬಂಡವಾಳ 30೪ 
Rj ಜೆ ವೆಚ್ಚಿಗಳು 
ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ], 3 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . 
ತುಮಕೊರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ! 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋ 
ಹೊನ್ಸಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಯ 2018-19 
71 |ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಲುಮರದ ' ಪಿಮ್ಮಕ್ಸ] ಬಂಡವಾಳ 25.00 
ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ' ಮೂಲಭೂತ] ಬೆಚ್ಚಗಳು 


0.00 


50.00 


0.00 


0.00_ 30.00 


0.00 


0.00 


(ಹೆಚ್ಚುವರಿ). 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ 


10.00 


0.00 


0.00 15.00 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿವೀರಪ್ಪ] 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠ।| 204-19 | 

72 |ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ| ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 15.00 0.00 0.00 35.00 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. - 

ಗೂರು ಕಲ್ಲ್‌ 

ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ] 8 we 

73 AR ಹ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 25.00 0.00 75.00 
ಸ್ಮ" ಳಗಳಿದ್ದು, ಘ್‌ ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ್ಚಗಳು Fh 
ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ." 
ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, 

ಸ್ಪ ನಡನ್ನಿನಹಲ್ಳಿ. ಮುದ ಶೀ 50.00 0.00 0.00 16.00 ( 
ಲಕ್ಟೀದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ! Ks ಚಕ 3400 
ಶೌಚಾಲಯ "ಹಾಗೂ, ' ೫ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ, 

ls ll 
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ಕಾಮಗಾರಿ. ' 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನಲ್ಲ 
೩೦21-2೦ನೇ ಪಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಸಾಲನಲ್ಲ ಬಡುಗಡೆ 
2018-19 201-2೦ 2020-2 ಮಾಡಿರುವ pf 
[e] 6 7 [=] 9 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ 
ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ] 
ಎದುರು ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟಿ ಬಂಡವಾಳ - 50.00 0.00 0.00 0.00 : 34.00 
ಕರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಗಳು ” 
ಕಾಮಗಾರಿ - 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ! 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ, RR 50.00 0.00 0.00 16.00 0.00 34.00 
ಯಳನಾಡು  ಅರಸೀಕೆರೆಯ[ ಣರ 
ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಬಳಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಠ 
77 ಲಕ್ಸೀನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 25.00 0.00 0.00 15.00 0.00 10.00 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಭೂತ ' 
ಸೌಕಂರ್ತ್ಯು ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು » 
ಅರಳಗುಪ್ಪೆ . ಶೀ 0-9 .. K 
78 ಚೆನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 0.00 - 15.00 0.00 10.00 
ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಳೆರ್ಯ| ನೆಚೆಗಳು ' 
ಫಾಮಗಾರಿ 
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೈದಾಳ ಕ್ಲೇತ್ರಳ್ಳೆ ಮೂಲಭೂತ] ೨-9 ; 
79 A ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 0.00 33.00 0.00 67.00 
ಸೌಕಂರ್ಯ ಕಲ್ರಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು 
SN 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ - 
ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ| 2019-20 \ K 
80 |ಎದುರು ಇರುವೆ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ] ಬಂಚವಾಳ 50.00 0.00 0.00 16.00 0.00 34.00 
ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ] ವೆಚ್ಚಗಳು ಗ ' 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 2019-20 _ 
8k ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 0.00 8.00 _ 0.00 17.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೊಕಂರ್ಯ| ವೆಚ್ಚಗಳು ” 
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ಕ ; .. | ಮಂಜೂರಾದ | ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ .ಪ್ರೆಸಕ್ಷ ಸಾಅನಲ್ಲ 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ y f : 2೦2೫-2೦ನೇ ಬಾಕಿ ಅನುದಾಸ 
ಸ ಯೋನಿ 1೫-19 ೦ 2೦೦-೮1 ಸಾಆನಲ್ಲಿ ಆ 
Hi 2೦ s 2019-2 “A ಸ JM 
1 2 8s 4 ) 6 7 } [=] ° 
ತಿಪಟೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು 4 
«|ಅರಲಗುಖ್ಬೆ ಶೀ 2019-20 
82 ಚೆನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 0.00 $8.00 0.00 17.00 
ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ।} ನೆಚ್ಚೆಗಳು " 
ಕಾಮಗಾರಿ ‘i _ 4 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, " ಶಿರಾ es [- 
ಶಾಲ್ಲೂಳು, ಗೌಡಗೆರೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಲ್ಕಿ 2019-20 N | 
83 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಟ್ಮೀದೇವರ| ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 0.00 16.00 0.00 34.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಂಯ| ವೆಚ್ಚಗಳು 
|ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿ ನಿಮಾಸೆ _ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತುಮಕೂರು' ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಈ. ಳಿ 2019-20 p 4 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ ಬಂಚವಾಳ 50.00 0.00 0.00 [6.00 0.00 34.00 
ಯಳನಾಡು0.00ಅರಸೀಕೆರೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ. ಬಳಿ RN 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತುಮಕೂರು - ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೈದಾಳ ಕ್ಟೇತ್ರಕೈೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ. ರೂಪಿಸುವುದು. 
A nd BE 0.00 0.00 33.00 0.00 67.00 
ಬಂಚಭಾ | 1 p '«! 1 «l 
ಕಾಮಗಾರಿಂರುನ್ನು ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ವೆಚ್ಚಗಳು K 
ಜಕಣಚಾರಿ ಭವನ ಕೈದಾಳದ। 
ಮುಂದುವದೆಬೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಏಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾ ನಗರದ r 
¥ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯನ್ನು 2019-20 ನ 
86 [ಸುಂದರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ] ಬಂಡವಾಳ 200.00 0.00 0.00 66.00 0.00 134.00 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ R 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ I IN 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
87 ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ bp 50.00 0.00 0.00 16.00 
ಬಂಡವ: . . . X 0.00 34.00 
ಬೇಟೆರಾಯಸ್ಕಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
pe [es Ls l= 1 1 } 
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ಅಂದಾಜು 


ತಾಲ್ಲೂತು 
ಹೋಬಳಿ 2019-20 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕಂರ್ಯಿ; 


ಕಾಮಗಾರಿ: 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ದುಂಡ! 019-20 


ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


ತುರುವೇಕೆರೆ 

ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ 

ಅರೇಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಟೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


ತುಮಕೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ)" 

ಶೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ(ವಜ್ರ ) 2019-20 

ತೀರ್ಥರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


2019-20 
ಬಂಚವೂಳ' 


ವೆಚ್ಚಗಳು 


0.00 


33.50 


2019-20 
'ಬಂಚೆಬನಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


16.50 


0.00 


33.50 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಜಯಚಾಮರಾಜ ಪುರದ ಶ್ರೀ] 2019-20 
ಬಂಡವಾಳ 


ಮೆಚ್ಚಗಳು 


16.50 


0.00 


33.50 
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63 


ಬಂಚಬಾಳ 


2019-20 


ಕಾಮಗಾರಿ. ಬೆಚ್ಚಗಳು 
ತುಮಕೂರು ಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಆಅ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೆಡ್ಲೇಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ) 7 
po ಈ, ಬಂಚಬಾಳೆ 75.00 
ಮದ್ವಾಂಜನೇಂಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. I 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದಡಿ 
ದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ] ೨-1 _ 
ಛಃ 3ಕದ ಶ್ರೀ ಬೀಡಲಿಂಗೇಶ್ಟರ ಮಾಳ. 1 30.00 0.00 0.00 0.00 45.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ! ವೆಚ್ಚೆಗಳು ್ಯ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
§ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನಕರಳ್ಳಿ | 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರು 207-18 
98 [ಪೀಠದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡ'ಬತಿಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ. x 
A bel — | 
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು,| " 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗಮದ 
[2 Ks p 
ಪ್‌ A 20.00 0.00 0.00 0.00 30.00 
ಬಃ | 1 /! 4 ! | 
ವೇಮನಪೀಠ ಸಂಸ್ಥಾನ” ಮಠದ| "ಜ್ಞ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ! 
ನಿರ್ಮಾಣ. | 
ಹೊನ್ನಾಳಿ , ಈಾಲೂಕಿವ| 
ಸೂರಗೊಂಡನಳೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ | 4-1 , 
100 (ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ! ಬಂಡವಾಳ 50.00 20.00 0.00 0.00 0.00 30.00 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಚ್ಚೆಗಳು 
I ಕಾಮಗಾರಿ. [ 
ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ! 
ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪದ k 
101 ಯಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಪ್ಪ KES 50.00 20.00 0.00 17.50 0.00 
ಬಂಡವಾಳ § . J A . 12.50 
'ಮಾತೃಳೆ ಕೊಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ! ಗಳು 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ; 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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F ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪರ್ಷ! N 
: i ಯೋಜನೆ 2 
2 ಈ 4 
\ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
k ಮದ 2047-18 - 
ಒರಳ್ಳ್‌. ಗ್ರಾ S| ಂಡವಾಳ 25.00 
[ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ” ವೆಚ್ಚಗಳು y 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. pe 
ಚೆನ್ಮಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ] 
ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ] 27-18 
(ಸೂಳೆಕೆರೆ) ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಬಳಿ[ ಬಂಡಮೂಳೆ . 50.00 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ| ಮೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ `ಶ್ರೀ!" 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ . ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ) ಬಂಡವಾಳ 75.00: 


ದೇವಸ್ಸಾ; ನದ ್ಸ ಹತ್ತಿರ] 
ಯಾಶ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಬಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ 
ಹೋಬಳಿ ಬಸವಾ 
ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ 
ಗವಿಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ' 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


2017-8 
ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


25.00 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಕೊಂಡ], 
. [ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರದ ಗುಡ್ಡದ 
ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ' ಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2017-18 
ಬಂಡ'ವನಿಳೆ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂಲ್ಕೀಕ 
[ಮಜಾಸೆಂಸ್ಥಾನ, , ರಾಜನೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ| , 
2018-19 
ಬಂಡವಾಳ 
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ] ವೆಚ್ಚಗಳು 


100.00: 
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ಮಂಜೂರಾದ 


ಜಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಸುದಾನ 


ಕ್ರ ಅಂಬಾಜು 
ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು uid ಮೊತ್ತ —— 
2೦2೦-೫, 
1 2 3 4 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ಹೆನಗವಾಸಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ] 24-19 
108 |ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇರ್ಶವರಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡವಾಳ 50.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ 'ಗ್ರಾಮದ] 2018-19 
109 |ಶ್ರೀ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ 'ಮಠದ ಬಳಿ| ಬಂಡಬಂಳ 50.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ।| ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 
ಬಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1105 ನಗೊಳ್ಳ ,  ಭರಮದೇವರ 2019-20: 
ಬಂಡೆಬಾಳ' 50.00 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ! ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ] 
ಹಳೇಕುಂದವಾಡ, ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು 
ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ಯಾಮಿ. ಮಠದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಂಯು ಬ್ಹಾಕ್ಸ್‌ 2019-20 , 
111 |ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು (ಆರ್‌.ಓ.| ಬಂಚಮಾಳ 30.00 0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 
ಪ್ಲಾಂಟಿ) ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ,] ಹೆಚ್ಚಗಳು 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, 
ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಥ್‌ಮೇ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ ಕಎಯಗಾರಿ. W 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ 
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ] 2019-20 
112 |ಮಠದೆ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ[  ಬಂಚವಾಳ' 100.00 0.00 0.00 33.00 50.00 17.00 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಯುಂದುವರೆದ] ವೆಚ್ಚಗಳು ; 
ಕಾಮಗಾರಿ). 
esas] an[ as 
ಸ್‌ OT] 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ] 297-16 . 
113 (ಹನುಮನಕಟ್ಟೆ ಕೆಂಚಾಂಬ] ಬಂಚಬೂಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 15.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ - ಬಳಿ] ವೆಚ್ಚಗಳು " 


ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


" ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನಲ್ಲ 
ಕ್ರ ಅಂದಾಜು [ 
nA ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ 2೦21-22ನೇ 
ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ K SE ಸಾಲನಣ್ಣ ಡುಗಡೆ 
OB -20 Ro20-2t ಅನುದಾನೆ 
|_| 8 | + 5 5 7 ° | 9 
3ಳಲ್ಕರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ] 4; . 
H4 ಮಮ್ಮಿಗೊಲ್ಲು: ರಹಟ್ಟಿ ಜುಂಜಪ್ಪನ: ಬಂಡ'ಎಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವೆಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ] 
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸಲು! ಸಃ | 
115 [ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಚೆಬತಿಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಹೆತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ| . ವೆಚ್ಜೆಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಳ್ಳಫೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕುದಾಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
1165 9ತಗುಟ್ಟಿಲ ಭೈರವ 25.00 0.00 
ಬಂಡವಾಳ _ . 
ಲಿಂಗೇಶ್ವರ  (ಬೋರೇದೇವರು) ಬೆಚ್ಚಗಳು - 
'ದೇವಸ್ಥಾ; ನದ ಬಳಿ]. 
'ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ[ 2017-16 _ 
117 ಕಕವಲುಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡಬತಿಳ 175.00 0.00 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. | ನೆಚೆಗಳು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
'ಮೊಳಳಾಲ್ಕೂರು . ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನುಂಕಿ ಹ 25600 0.00 
ಬಂ K A 
ಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ] ಗಳು 
ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ' ಮೂಲಭೂತ " 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಜಟಿಂಗರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ! ೨5-18 
119 ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ] ಬಂಡಬಾಳ 25.00 0.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ]: ವೆಟ್ಟೆಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
'ದರ್ಮಪುರ ಹೋಬಳಿ 
'ದೇವರಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ] 7 
120|= ಆ ಗುದ ಆಂಡಬಂಳ 25.00 10.00 0.00 
ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬ 'ದೇವಸ್ಥಾಃ ನದ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ। 
-]ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


» ಮಂಜೂರಾದ 
ಕ್ರ. ಅಂದಾಜು 
lg ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ! 
ಸಂ. ಸೋಜನೆ ಮೊತ್ತ 
1 2 8 4 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಂರು ಶ್ರೀ 7-೬ 
121 ರಳ ಸ್‌ ಬಂಚವಾಳ 25.00 
ಗೊಲ್ಲಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ] ಎಟ್ಟು 
'|ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಿನಯೊಳೆ ಶಿ ರಂಗಿ: 2047-18 
22 ಅಬ್ಬಿನೆಯೊ ತ್ರೀ ಗಾಥೆ ಬಂಡವಾಳ 25.00 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ: ಚೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾಶ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ' Be] 07-8 
ಹ್‌ ಬಂಡವಾಳ 25.00 
ಕೆಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಡೆಬನಕಟ್ಟೆ 
. |ಣ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜಿನೇಯ| 
124 ಖ್‌ ಬಂಡವಾಳ 50.00 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ' ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 
Ro 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹೊಸಯಳನಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ] ೫ 
125 ಸ pe ಬಂಡವಾಳ 25.00 
ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. | 
t 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ "ಜಿಲ್ಲೆಯ! 
ಹಿರಿಯೂದು ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ 
ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2s 
126 lg kg ಬಂಡವೂಳ' 25.00 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 


127 


128 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಳೇರೆ 
ತಈನಿಲ್ಲೂ; ತಿನ, ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೆಳಂಯ] 


ಸ್ಕಾಮಿ ಬೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ. 


[ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ 
ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ] 
'ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ! 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2017-18 
ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


2018-19 
ಬಂಡ್‌ಐವಿಳ 


ವೆಚ್ಚಗಳು 


25.00 
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0.00 


0.00 


0.00 


25.00 


0.00 


0.00 


25.00 


ಭವನ, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಮತ್ತು! 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ" ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ 
ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 


ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಕ್ರ K ಅಂದಾಜು - 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ ಪಾಕಿ ಅನುದಾನ 
೦. ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ 
1 2 , [e 4 9 
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್‌ - ಕಾಟಿ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಾಲಾಯ! _ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿ 2018-19 
129 |ಳೇಂದ್ರ, ಹಾರ್ಕಿಂಗ್‌. . ಸೌಲಭ್ಯ] ಬಂಡಬಾಳ್‌ 200.00 100.00 
ಲಗೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ, ಕುಡಿಯುವ] ಮೆಚ್ಚಗಳು 
ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರ 
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿಮರಿ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಹಾಯಕ " ನಿರ್ದೇಶಕರ] 2018-19 
130 1ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್‌] ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 
ಮಯೂರ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ಗೆ| ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ನ್ಸೃದ್ಧಿ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ] 
ತ್ರಿ ಲ್ಲ 
ಮಾರಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ; 04-19 
131 |ನಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖಾ] ಬಂಚವೂಳ 40.00 0.00 40.00 0.00: 0.00 0.00 
ಜಮೀನಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಟಿ] ವೆಡ್ಜೆಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
2018-19 
132 ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 15.00 »; 000 0.00 35.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕಬೊಳಲು ಬಳಿ 
2018-19 » ಎ 
133 ಬಂಡವಾಳ 100.00 -, 0.00 . 50.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
—T| 
2018-19 A 
134 ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 . 15.00 
" ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ' ಜಿಲ್ಲೆಯ! 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೂನಿಕ್‌ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ - 
ಇ ದ] ೨09-20 
135 ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡವಾಳ 0.00 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುಬಾಯ 
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ಮಂ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಸಾಆನಟ- 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Rs ಸ L_ kp ಮ 
ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ 208-9 Bou-2o 2೦2೦-2 ಸಾಆನಣ್ಣ ಅಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
2 ‘8 4 | ಕ [- 7 = 8 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ i 
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ € 
ನಾಡವಿಲಾತ್ಲ, bs SEES 0.00 0.00 33.00 0.00 
ಜಲಾಶಯ ಮುಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕ್‌] ಚ್ಲೆಗಳು NS 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ 10 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ. 
ಕಕೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು — ಗ 
ಮಹಶ್ರೋಡು ಶ್ರೀ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ Ro 
135 |ನಮ್ಮ; "ದೇವಿ: “ದೇವಸ್ಥ್‌ನ| 50.00 0.00 0.00 16.00 0.00 
(ದಾಗ್ತೀಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟುದ ಹತ್ತಿರ ಗಳು 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. | 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಆನಿವಾಳ್‌ ಶ್ರಿ 2019-2 ; 
138 [ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 0.00 "16.00 0.00 34.00 
ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ। ನೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. p 


ಅತ್ತೆದರ್ಗ ಕಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ರಾಮನಗರ ಅನ್ಲೆ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ|. 


2017-18 


1245.0೦ | ೩2೫1೦ 298.೦೦ 
ls 


— 


139 ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂಚವಾಳ' 51.00 0.00 0.00 30.00 0.00. 21.00 
ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಳ್ಸಣಾ  ವೆಚ್ಚೆನಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಕ EE —| 
ಕನಕರ ತಾಲ್ಲೂತು, k 
ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ A 
140 [ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡೆಬಕಿಳ 50.00 20.00 0.00 0.00 0.00 30.00 
" |ಎಳಗಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ] ವೆಳ್ನಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು Wi 
ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ] 
ಹೂ) ರಾನುದ ಗ ಹಲ್ಲುನುಕದ 50.00 20.00 0.00 0.00 0.0. 
ಬಂಡವಾಳ . 4 . . .00 30.00 
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
dl Ls I 
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ಐಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2೦2೦-2 


7 


2 


[ಕನಕಪುರ " ತಾ, ಮರಳೇ 
ಬೇಕುಪ್ಸೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗೆ ಸೇರಿದ 


2047-18 
'ಬಂಚೆಮಾಳ 


ಬೆಚ್ಚೆಗಳು 


ತಾ, 
ತೋಪ್ಸಗಾನಯಳ್ಳಿ 
ಶ್ರೀ 

ಫೇ 


2017-18 
ಬಂಡಬಾಳ' 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಕನಕಪುರ ಈಾ., ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ 
ಹೋ., 

ಸಂಗಮಂ000ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿನ 
ಶ್ರೀ ಶಿವಾಂಕರೇಶ್ವರೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ 


ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ. 
ಮಾಗಡ ತಾಮ್ಲೂಳ ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ 94 [ 
ಬಾಗೇಖಲ್ಲಿ0.00ಹಲಗೂರು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದೂರು ಶ್ರೀ 
ಬೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಣೆ ' ರಸ್ತೆ 


2017-18 
ಬಂಡವಾಳ "50.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


2017-18 
ಬಂಡವನಿಳ 50.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


2018-19 
- ಬಂಡವಾಳ 
ಖೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಮೂಲಸೌಲಫ್ಯಗಳ ಅಣವೃದ್ಧಿ" - 
ಕಾಮಗಾರಿ) 

ಮಾಗಡಿ ಈಾಲ್ಲೂಕು, ಹುದೂದರು 

ಹೋಬಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ! 

ಲಕ್ಷೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ] 

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಸಿ 


147 [ಥಿ ಹಾಡೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ರೀ 


2018-19 
ಬಂಡ್‌ಪವಳ' 
ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
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6 ಹುಂಜೂರಾದ | _್ರದಾಣು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನಟ್ಲ 
3 | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಜ/ | § 2೦೫1-2೭ನೇ" .| ಭಾಕ ಅನುದಾನ 
ಸಂ. } ASE ಮೊತ್ತ [- ; ಸಾಅನಲ್ಲ ಜಡುಗಡೆ 
2018-19 201-2೦ 2020-೫ ಮಾ & | 
RS 
1 2 3 4 ರ [=] 7 k-] Kk] — 
ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾ; ನಳ್ಳೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
'ಮೂಲಭೂತಸೌಲಭ್ಯಗಳ' 
2018-19 
148 ಹಸ ಸ . ಮ ಬಂಡವಾಳ | 10000 0.00 25.00 50.00 - 0.00 25.00 
'ಮಂಚನಖೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಈಾಣಗಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ] 
'ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಬದಆ ಕಾಮಗಾರಿ) | 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ರುವ ಚುಂಚಿ ತ| 2018-19 | 
149 ky p Baan ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ, ಚ್ಲೆಗಳು . 
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ p 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | t 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ | i 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ] 2018-19 
150 |ಕಾಡಹಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 15.00 0.00 0.00 35.00 
[7 3 [ 
ದಂಡಿನ ಮಾರವ್ಮು| ವೆಚ್ಚಗಳು 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. K | | _ 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ _ 
ಅಂಡ್‌ ಕ್ರಾಪ್‌ ವಿಲೇಜ್‌ 
ಹಾಗೂ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಣ್ಯಾ ಜಲಾಶಯದ; 20-19 
15t ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಬಸ್ಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌] ಬಂಚಬಾಳ 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
ಯೋಜನೆಗಳು. - ಜಟ್ಟಿಗಳು k 
(20180.0019ವೇ ಸಾಲಿನ! 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ; 
ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣಿ) | 
ರಾಮನಗರ . ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌| 
ad a ass 0.00 0.00 8.00 0 
'ಬಂಡೆವ _ \ .00. X 0.0! 17.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. K | | 
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[Y 


ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


ಕ್ರ 
'ನುದಾನ 
| § ಸಂ. ಬಾಕಿ ಆ: 
208-9 2019-2೦ 2020-2 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡೆಬಾಳ್‌ 
- [ಹೋಬಳಿ ಗೆವಿನಾಗಮಂಗಲ| 3 RN 
i53 | ನಾಗಮಂಗಲ ಮಾಳ 0.00 0.00 3.00 0.00 17.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ . ಶ್ರೀ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಗವಿವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. 
2049-20 - p 
sap 8 : ಬಂಡವಾಳ 0.00 0.00 3.00 0.00 700 
ವೆಚ್ಚಗಳು k 
2019-20 
155 . ಬಂಡವಾಳ 0.00 0.00 8.00 0.00 17.00 
ವೆಚ್ಚಗಳು 3 
್ಸ 
2019-20 _ 
156 ಬಂಡವಾಳ 0.00 0.00 5.00: 0.00 10.00 
£ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕು . ವಿಡೆಗೋಡಿ) . 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೋರೇಶ್ವರ] 9-೫ 4 
157 ಶ್ರೀ ಬೋರೇಶ್ವರ| ವಳ 0.00 0.00 i600. | 000 34.00 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ವಟ್ಞಗಳು 
158 0.00 0.00 66.00 0.00 134.00 
3 1276.00 | 120.00 | 26500 | 28775 . "| 609.25 
ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ 
| 
'ಹೋಲಾರ Wha 
ಥೆ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 
2 ಯದ 2087-18 
159 (ನೌಪದಮ್ಮ  ದೇವಾಲ ಬಂಡೆವಂಳೆ 50.00 25.00 0.00 0.00 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಶೆಕಚಾಲಂಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ' 
& ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 


la ) 1 
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j Ser pe 
| 8. ಮಂಜೂರಾದ | ್ಯೃದಾಜು |- ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲನಲ್ಲ ] 
ನ್‌: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ 2೦೦1-2೦ನೇ he 
ಸಂ. # ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ 208-10 2೦೪-೭೦ ಭಿಲವಿ೦-೫ ಸಾವಣ್ಣ ಅದುಗಡೆ 
4 ನ, ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾಸ 
1 2 3 4 5 [_s 7 8 ° 
Fs ಜಿ!&ತಾ॥! ಆಲೇರಿ FE 
ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಮ್ಯ ಸು. ಈ H 

160 [ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಹ ನೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. | 

7 
& ಕೋಲಾರ ಜಿ ಹಿತವ | 

161 ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮ 27.00 15.00 0.00 0.00 0.00 12.00 
ಘಟ್ಟಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು X p 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 

I} 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ Fh | ಗ |] 
ಗುಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (ಬಂಗಾರು 

162 ತಿರುಪತಿ) ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 . 15.00 
ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಚ್ಚಗಳು 
ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ 

L ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. SS ಜಾ 
ಬಂಗಾರಪೇಜ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ HE : 1 
ಬೇತಮಂಗಲದ ಶೀ 

163 ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ಯಾಮಿ ಬಂಡ್‌ವಾಳ 25.00 10.00 0.00 8.75 0.00 625 
ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ) ಬೆಚ್ಚೆಗಳು ; 

'ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. | [z 3 |] 
es 

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7] 

ಬೂದಿಕೋಟೆಯಿಂದ ಹುಕ್ಕುಂದ] 

164 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಲೊಂಡಯ್ಯ ಬಂಡವಾಳ 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 60.00 
ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಳ್ಗೆಗಳು. 
ಚನಿಂಬರೀಕರಣ. 

L al — ‘) ಭವ |. — — 
ಬಂಗಾರಖೇಟಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಸಬಾ 
ಹೋಬಳಿ ಹೆನುಮಂಶರಾಯನ' Solis 

165 |ದಿನ್ನೆಯ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಂಯ]| ಬಂಡವಾಳ 50.00 20.00 0.00 0.00 0.00 30.00 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ) ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. | - 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ i si ್ಯ - 

166 ಅಡ್ಡಗಲ್‌ ಹಳಿಟ್‌ಯಿನಿಯ ತಸ 25.00 10.00 0.00 . 8.75 0.00 6.25 
ಕೆಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ! ವೆಚ್ಚಗಳು ” ನಾ k 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. K ; 

[— — pe + - 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಗಟೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ, 

ie] ರರು ಮದ! 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಕಾಳೀಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಟೆಚ್ಚೆಗಳು ನ ಸ್‌ ” 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ  ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 

| ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಕ ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲನಲ್ಲ 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವಷ್ಯ/ ೭೦೦1-೦೦ನೇ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ 
§ ಯೋಜನೆ § ಸಾಆನಲ್ಲ ಬಡುಗಡೆ 
2018-19 20೦೦-21 ಮಾಡಿರುವ ಅ 
EN SN EN 5 A NE 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ - ಪಟ್ಟಣದ, > 
ಶ್ರೀ.ಬಾಲಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ 2007-18 | 
ಶ್ರೀ-ಬಾಲಾಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಬಂಡಮಳ | 25.00 10.00 0.00 0.00 15.00 
[ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ] ವೆಚ್ಚಗಳು f K 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕೂಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ| ಸಃ 
ಗಂಗಮಾಂಭ 'ದೇವಾಲಂುದ]| ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 0.00 15.00 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ|] ನೆಜಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ: 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 3 207-1 R 
ನಾಗನಾಥೇಶ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾ; ನದ|' ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 15.00 
ಹತ್ತಿರೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ| ಬೆಳೆಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಉತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ 2017-18 
SN ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 6.25 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪ್ರಮಾಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು B 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ} . 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ] 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಟೇತ್ರದ  ಮದನಹಳ್ಳಿ ' ಗ್ರಾಮ] ' _ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಯ| ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 , 875 0.00 6.25 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟಾಲಮ್ಮ! ವೆಚ್ಚ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯುತ್ತಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತರಗಂಗೆ]. 
ಶ್ರೀ ಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ| ೨08-19 
173 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೂಡುರಸ್ತೆ| ಬಂಡಮಾಳ 50.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸಿಮೆಂಟ್‌! ' ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ) 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ | 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ 2018-19 ; 
174 [ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ; ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಉದ್ಯಾನವನ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಆನಣ್ಣ 
ಅಂದಾಜು § 
¥ 2೦೦1-2೦ನೇ ಬಾಕಿ ಅನುಬಂಸ 
ks 2019-20 202೦-೫ ಣಜ 
re se 2೦-2 | ಮಡು ಅಮದಾನ 
4 fo] 6 Fk [=] 9 
ಸೋಲಾರ್‌ — 
ಶ್ರೀನಿಮಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
.|ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 
p 2019-20 } 

ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೃರಗಾನಪಲ್ಲಿ 

175 Wd Wk ಬಂಡೆಬಾಳ' 25.00 0.00 0.00 8.00 0.00 17.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪಂಜೂರಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ] 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ 3 ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ| 39-3 } 

176 ನ್‌ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 0.00 16.50 0.00 33.50 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ್ಚೆಗಳು _ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ > 

i000 | 5950 | 006 ಆರವ.ರ೦ - 
ಗ 
ಧಿ ಶಶೋಬಳಿ, § 
ಸಲ್ಲರಾಲಹ್‌ಳ್ಸಿಯ ಶ್ರೀ; 
ಧಾಮಲಿಂಗೇಶ್ನರ ಬೆಟ್ಟದ ಶೀ 2017518 

177 Fd ಹ್‌ ಬಂಡವರಿಳ 25.00 10.00 0.00 875 0.00 6.25 
ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ 
'ಮೂಲಭುಶತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ — 

27-8 ಸ 
ಕೂತಪಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರಿ ಬಂಡಐಪಳ 25.00 10.00 ' 000 0.00 0.00 15.00 
ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ] ವೆಚ್ಚಗಳು i 
" |ಪ್ರವಾಹಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. h | |} 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ . ಈಾಲ್ಲೂ: ಘು, 
ಮಿಟ್ಟೇಮರಿಯ ಗರುಡಾದ್ರಿ] ಸ್ರ; 

179 ಲಕ್ಸೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡೆವಶಿಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ' ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ| ಬೆಜ್ಜೆಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ | | ] 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿದಿಂ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀ ವೆಂಕಟಿರಮಣ/ 

180 ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರೆ[ ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ]  ಬೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

(4 (| ol 
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(, 


2007-18 
ಚೆಬಂಳ 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ) ಸು 1500 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಎಲ್ಲೋಡು ಶೀ! 
2 |ಆದಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಿದ| ಬಂಚಬಾಳ 0.00 0.00 15.00 
ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು - 
3 [3 
183 ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಹಾ ನಂದಾ 50.00 30.00 
ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯ 0.೦0 0.00 20.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಈಾಲ್ಲೂಕು। 
ಬೊಮ್ಮಖೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ] ೨-18 . . | 
184 ಶೀ ನ್ಯಟ್ಟಡಲಿ ತಮ ಸಾಮಿ ಬಂಡವಾಳ 25.00 10.00 0.00 0.00 15.00 
Sa wb 'ವ' ವೆ ಗಳು 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ೆಚ್ಚಣಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
—- 
ಚೆಂತಾಮಣಿ ನಗರದ! 
ಗೋಪಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ] 2016-15 
185 | ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಯು ವಿಹಾರದ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 25.00 0.00 12.50 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು! ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಚೆಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
186 [ನನರ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಎಂಡ್‌ 150.00 0.00 0.00 25.00 
ಬಂಡಬರಿ' A A A al 
ಮಠಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಸಿಸುವ| "ಜ್ಞ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆ) 


(ಕೈವಾರ 
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100.00 


2೦೦4.33 


7125 0.00 


3.75 


4898.70 


ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಅನುಬಂಧ 
(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: 140) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) 


” ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2018-19, 


2019-20 


| ಈಸ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ 
2021-22 ನೇ 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2020-21 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


7 y 8 


2018-19 


£00.00 25.00 


50.00 


pe 


0.00 0.00 


25.00 


2618-19 


50.00 25.00 


12.50 


0.00- 0.00 


12.50 


ey ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಂಲ್ಲಣ್ಣಕು ಕೆನಬಂ 


ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌. .ಕೋಡಿಯಳ್ಳಿ ಗಲ್ರಖದ 


2018-19 


50.00 25.00 


0.00 


0.00 25.00 


» 25.00 


2018-19 


25.00 10.00 


0.00 


0.00 0.00 


15.00 


[ಮಂಡ್ಯ ತಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಯೋಬಳಿ 
[ಕನಕೆರೆ ಗಯದ ಶ್ರೀಆಸಂದ ಬೈರಬೇಶ್ವರ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಆವರಣ ಅಭಿಬ್ಯದ್ಧಿ. 


2018-19 


25.00 10.00 


0.00 


0.00 


[ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ನಕಿರೆ 
ಗಮದ ಶ್ರೀಅನಂದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 


f- 


2018-19 


50.00 


10.00 


0.00 


0.00 


[ಅಂಂಡವೇಪ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಬನ್ಯ್ಯತದ 


2018-19 


50.00 50.00 


0.00 


0.00 0.00 


0.00 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ 
ಕೇಂದ್ರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪರಾನ್‌ 
ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ೪ಮಗಾರಿ. 


2019-20 


| 


- 


100.00 0.00 


33.00 


0.00 35.00 


32.00 
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(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಮಂಜೂ 
ಅದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಕಿಜು ಮೊತ್ತೆ 


. 2018-19 


2019-20 


7 ಕ್ತ 
2021-22 ನೇ 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2020-21 ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


ಮಂಡ್ಯ ತಂಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ತ್ರಯದ 
ಶ್ರೀ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಸ್ಹಾಮಿ ದೇವಸ್ಥೂರದ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅವರಣದಳ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ "ಸೌಕರ್ಯ : 


2019-20 


. 30.00 


0.00 


10.00 


0.00 000 


'ಯಂಡ್ಯ ಜಿಣ್ಲಿ “ಬಂಗಮಂಗೆಲ. ಅಂಲ್ಲೂಕು 
[ಮುದ್ದೇರಯಟ್ಟಿಯ್ದು ದೇಖನ್ಞರದ ಬಳಿ 
[ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಂಲಯ 
'ಯಂಗೂ ಇತರೆ ಸನಬಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೈದ್ದ 


2018-19 


50.00 


25.00 


12.50 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಯಂಗಲ ಅಂಲ್ಲೂಕೆನೆ 
ಕೋಟಿಬೆಟ್ಟ-6ರರದರೇರಳ್ಳಿ-ಮಯಂರೋನಯಳ್ಳಿ 
ರನ್ನಿ 00 ಕಮೀ ಯಿಂದ 70 ಕಿಮೀ 
[ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಂಮಗಂದಿ. 


2018-19 


180.00 


75.00 


0.00 - 


"0.00 


[ಬಂಗಮಂಗಲ ಅಂಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಬೆಟ್ಟಿದ 


ಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ. 


2018-19 


25.00 


25.00 


0.00 


0.00 


ಅದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಪೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ 
ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೊಲವಂಗಲು 
ಡಾರ್ಮಿಟಿರಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಯಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿಬೃಟ್ಟಿ 
'ಕ೭ಮಗಾರಿ. 


2019--20 


200.00 


0.00 


66.00 


0.00 


L ಅಂಲ್ಲೂತೆನೆ ಕನಬಂ ಯೋಬಳಿಯ 
ಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಾಳೇಶ್ಷರ ದೇಬಂಲಯದ 
14 [(ಮುಜರಂಯಿ ಇಲಂಖೆ) ಬಳಿ ಕುಡಿಯುಬೆ 
ನೀರು, ಶೆನಚನಲಯ ರಾಂಗೂ ಮತ್ತಿತರ 

'ಪ್ರಬಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


208-19 


50.00 


25.00 


0.00 


0.00 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಈಲೂಕೆನ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪ್ರಬಂಸಿ 
ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿಬೃದ್ದಿ 
(ಮುಂದುಟರೆದ . ಸಿಸಿ.ರನ್ನೆ ೬ಂಮಗಂರಿ 

'ಬಕಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಉಮಗಾರಿಗಳು) 


15 


2018-19 


80.00 


80.00 


0.00 


0.00 


'ಜಲಖೂಶ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ' ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
(ಬಜೆಟ್‌ ಘೋಷಣಿ) 


16 


2048-19 


250.00 


100.00 


0.00 


0.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


IN 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪತ್ರ ನಶ 
2021-22 ನೇ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 


ಮಾಡಿರುವ ಅನುವಾನ| 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


ಮಳಲಳ್ಳಿ - ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ 
ರಾಮರೂಢ' "ಸ್ಯಾಮಿ ಮಠದ 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ 
ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20) 


150.00 


0.00 


50.00 


0.00 


0.00 


100.00 


| 


[ಮದ್ದೂರು ಈಖ ಕಾರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (ಆರ್‌ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್‌) 


2018-9 


40.00 


30.00 


0.00 


0.00 


0.00 


10.00 


[ಮದ್ದೂರು ಅನಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
[ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 5 
ಕೊರಡಿಗಳ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಕೆಫೆಟೀರಿಯೂ, 
'ಮತ್ಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ, ಪರಿಸರ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮುಂಠಾದ ಪ್ರವಯಿ 
ನಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


200.00 


00.00 


0.00 


0.00 


0.00 


100.00 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ಅಂ. ಆರ್‌. 
ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮೂಲಕಳೆ 
ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


0.00 


0.00 


33.00 


'ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. 
ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಬಸಬೇಶ್ಯರ' 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


0.00 


0.00 


33.00 


ಸಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸಾರ, ಚೆಕ್ಕಂಕನಂರಳ್ಳಿ, 
'ಯದ್ದೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿನಿಂನ, 
[ಮತ್ತು ಶೌಚಂಲಯ ನಿಮರ್ಕಣ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


0.00 


|] 


0.00 


17.00 


ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇಖಣಷ್ಯರ, 
[ಮೂದಖನಿಯ್ಯರಯಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು 
ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಸ ಮತ್ತು ಶಬಂಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


209-20 


50.00 


0.00 


17.00 


0.00 


0.00 


23.00 


[ಮದ್ದೂರು ಂಲ್ಲೂಿನ ಬನ್ಯಡರಯಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ 
ಆಂಜನೇಯ ದೇಖಸ್ಯಾರದ ಆಖರಣದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮೂಣ. 


29-20 


25.00 


0.00 


8.00 


0.00 


0.00 


17:00 


ಅರೆಶಿಪ್ಹೂರು, ಜೈರಬಸದಿಗೆ ಸೇರುವ 
25 |ಅರೆಕಿಪ್ಬೂರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ 


[68 ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 


2018-19 


100.00 


50.00 


0.00 


0.00 


0,00 


50.00 
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(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


M ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರು 


"ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಕಜ ಮೊತ್ತ 


2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 

2021-22 ನೇ' 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಂರಂಯಣ 
ಸ್ವಾಮಿ  ದೇವಸಿಲಯಕ್ಳಿ ಆಗಮಿಸುವ 
[ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಳ್ಯಗಿ 
26 |ಭುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೆಚಂಲಯ, 'ಬರ್ಕಿಂಗ್‌ 
[ಹಂಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಯಗಾದಿ 


2018-19 


£00.00 


50.00 


0.00 


25.00 


[ಖೂಂಡಪಪುರ  ತಂಲ್ಲೂಕಿಳ ಕೆರೆ 

[ಶೊಣ್ಣೂರಿನ' ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಐಸ್‌.ಭಕ್ರ 
27 ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಬೂಲಯದ ಬಳಿ 
[ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


50.00 


25.00 


000. 


0.00 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಳ್ಳಿ ಬಂಂಡವಖುರ ಅಂಲ್ಲೂಕು, 
ಚಿನಕುರಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಂಮೇಶ್ವರ .. 
ದೇವಏಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣನ ಅಲಯಗಿಂರಿ 


2018-19 


60.00 


30.00 


30.00 


0.00 - 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಂಂಡವಡುರ ಅಂಲ್ಲೂಕು, 
ಗುಖ್ಕುತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಮಂ್ಯತ 


ನೆಂದೆಕ್ಷಣಂ 


29 


2018-19 


93.00 


0.00 


93.00 


0.00 


2018-19 


41.00 


21.00 


20.00 


0.00 


31 |ವಿನಂಯಕೆ ದೇಬಂಲಯದಲ್ಲಿ ಖೂಲಭೂತ 
[ಸೌಕರ್ಯ | 


2018-19 


25.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಪಾಂಡವಮುರ 
ಚಿನಕುರಳಿ ಆಂಜಬೇಂಶರ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಖೆಂತಬ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅನಲ್ಲೂಕು, 
ಲ್ಲ 


32 


2019-20 


53.00 


0.00 


17.50 


0.00 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಂ. ಮೇಲುಳೋಟೆ. 
ಚೆಲುವಬಾರಂಂಯಣಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಾಲಯದ ಚುತ್ತೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


33 


. 2019-20 


100.00 


33.00 


0.00 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಡವಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರುಳಿ ರಂಯೇಶ್ವರ 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಹಂಶದ 
ಕಾಯಗಾರಿಗೆ ಅನುದೂನ. 


2019-20 


236.00 


0.00 


78.50 


0.00 
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FR 


'ಕರಮಗಣದಿಯೆ ಹೆಸರು 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಬೂಜು ಮೊತ್ತ 


2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪಸ್‌ಸಾಕಸ್ಸ್‌ 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


[ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಂಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಬಳಿ ಅಂಗಡಿ 
ಮಳಿಗೆ ನಿಮರ್ಷಣ ಯಂಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಲಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನೆ ಮುಂದುವರೆದ 8೦ಯಗಾಂದಿ, 


35 


ನಿರ್ಮಣ ಬಂಗು ಮತ್ತಿತರ ಪವಿ ಸಭ್ಯ 


2018-19 


100.00 


50.00 


0.00 


0.00 


0.00 


50.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಂಲ್ಲೂಕೆನ ಶ್ರೀ ರಂಗಲಂಥ 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಯನೆ 
[ಖತ್ತಿರ ರಂಜಂಸೋಖಾನ (ಸೋಟಖಾನ್‌ ಕಟ್ಟೆ 


2018-19 


50.00 


25.00 


0.00 


0.00 


0.00 


25.00 


[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳೆ ಶೌಚೀಲಯ ನಿರ್ಮೂಣಾ 


2018-19 


15.00 


15.00 


0.00 


0.00 


0.00 


2008-19 


50.00 


25.00 | 


0.00 


25.00 


28-19 


21.0%) 


15.00 


0.00 


0.00 


0.00 


6.00 


ಜಿಲ್ಲೆ,  ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ 

ತಾಲ್ಲೂಕು, , ಹೊಸಹೊಳಲು 

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 

Ky [ 

ಶ್ರೀಕೋಟಭ್ಯರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ 

ದೇವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Ko [2 


2018-19 


156.00 


0.00 


0.00 


0.00 


56.00 


100.00 


41 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


0.00 


0.00 


67.00 


ಕಕ್ಸೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ 'ಸಂಸೆಲು 
ಗ್ರಯದಲ್ಲಿರುನ' ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಿಾಲಿಗೂ 
ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವ್ಯರದ ಯತ್ತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಂಸ ನಿರ್ಕೂಣ ಗೂ ಇತರೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಎಯಗಾರಿ. 


42 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


0.00 


0.00 


67.00 
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(ರೂ ಅಕ್ಷೆಗಳೆಟ್ಲ) 


ಪ್ರಸ್‌ ಸಾಕಸಕ್‌ 


ಕ್ರ ಮಂಜೂ 2021-22 ನೇ 
py: ಕಣಮಗಾದಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಃ A _. ತಿ 
oo. ಕಾದ ವರ | ಆದ್‌ಜು ಮೊತ್ತ 2018-19 | 2019-20 2020 21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
'ಮಲಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಎಗಮಲಗಲದ ಶ್ರೀ 
ಜೇತ್ರ ಆದಿ ಬುಂಚ'ನೆಗಿರಿ ಯಮಿಲಸಲಸಿಷ್ಟಿನೆ § 
43 ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ರಿನಿಬಎಸೆ ಮುಲಯುವೆಲೆದ | 2020-21 300.00 0.00 0.00 0.00 


'ಕಾಮಗೂರಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿಂಮೆಗೂರಿ 


2018-19 


50.00 


25.00 


0.00 


45 


ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ” 
ಸ್ಮಾರಳೆವಿರುವ, .ಕಹ್ಲ್ಹೊರೆ ಬಾ ಶಿಬಿರದ 
ಬಳಿ ಯಂತ್ರಿ ನಿಬೂಸ 


ಚೆಈಂಬಸ್ಮ 


2018-19 


50.00 


27.50 


0.00 


0.00 


ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಪುದ ಶ್ರೀ ಮುಕೃಜ್ಣೇಪ್ವರಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


50.00 


26.50 


23.50 


0.00 


41 


ಭೈರಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
'ಯೊಂಗ್ಯಮ್ಮ ಬೇವಸ್ಳೂನಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ' ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19. 


50.00 


50.00 


0.00 


0.00 


48 


ಬಾಗಿಲಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಳೂಖೆಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತ ಮು ಅಬೆರಣದಲ್ಲಿ 


: [ಕಾಂಕ್ರೀರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ಕಂತ್ರಿ 


2018-19 


50.00 


50.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


49 


ಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಯೊನ್ನಾಲದಮ್ಮ ದೇವಟ್ಳಾರಕ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ೪ಂಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


50.00 


50.00 


0.00 


0.00, 


0.00 - 


0.00 


50 


ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಯಲು 
ಬಸೇಶ್ವರೆ ದೇಖನ್ಳೂನ್‌ಕ್ಳಿ ರಸ್ಸೆ 
ಮತ್ತು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


, 2018-19 


50.00 


50.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


51 


ಕುಂಡುಕುಂದಿ ಗಿತ್ರಮದ ಶ್ರೀ 
ಹುಂಟುಮಾರಮ್ಮ ದೇವಣ್ಗಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ಟೆ 
ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಸಅಂಕ್ರೀಟ್‌ 
3 


L 


2018-19 


T 


50.00 


26.50 


11.00 


0.00 


0.00 


12.50 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲ) 


ಕರಮಗಾರಿಯ ಜೆಸೆರು 


ರಾದ ವೆರ್ಜ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ . 
2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
'ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


ಚೀಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಶನಿದೇವರ -ದೇವಸ್ಥಾನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


52 


2018-19 


50.00 


27.50 


10.00 


0.00 


0.00 


ಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ. 


53 


2019-20 


75.00 


0.00 


25.00 


0.00 


0.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಂ ಕ್ಟೇತ್ರದ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ 


5 
ದೇಖಸ್ಲೂನಳ್ಳೆ 
೪ 


2019-20 


25.00 


0.00 


3.00 


0.00 


0.00 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


0.00 


33.00 


ಅರಕಲಗೋಡು ಶ್ರೀ ರಾಮಖವಿಧೇಶ್ವರ ಹಗೂ 
ಶೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಗಳ ಬಳಿ ಹೈಟೇಕ್‌ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ತಲಂ ರೂಗ5.00, ಲಕ್ಷ) 


56 


2018-19 


50.00 


25.00 


12.50 


0.00 


0.00 12.50 


57 


2018-19 


£00.00 


30.00 


li 


0.00 


0.00 


0.00 70.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಅರಸೀಕಟ್ಟೆಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇಜ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


100.00 


25.00 


0.00 


0.00 


25.00 


0.00 


'ಅರಕಲಗೊಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರಪಟ್ಟಿಣ 
ಸಂಗೀತ ಗ್ರಾಮಳ್ಯೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


"30.00 


0.00 


10.00 


0.00 


0.00 20.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ಈಲ್ಲೂಳು ಕಟ್ಟೆಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


60 


209-20 


30.00 


0.00 


10.00 


0.00 


0.00 20.00 


2018-19 


200.00 


30.00 


0.00 


50.00 


0.00 120.00 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು 
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೈಟಿಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ. 
(ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಬಳಿ) 


2018-19 


25.00 


25.00 


0.00 


0.00 


0.00 “0.00 
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- (ರೂಲಕ್ಷೆಗೆಳಲ್ಟ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊಪ್ತೆ | 2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪಸ ಸಾರನಲ್ಲಿ 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


[oe 


6 


65. 


ಕಂಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಅಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 
[ಮರಗೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
[ದೇವಸಾನಕ್ಕಿ : ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುಬಂಗಿ 


2018-19 


50.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಖಜ್‌.ಯೆಟ್‌. 234 ರಿಂದ ಭದ್ರೇಂಳಿ ಬನ 
ರಸ್ತೆ 9.5ಕ.ಮೀ 


2018-19 


, 190.00 


50.00 


0.00. 


0.00 


150.00 


ಬೇಲ್ಲೂರು , ಅಂಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡ್ಲಿ 
ರೆಂಗಬಎಭಸ್ನೂಮಿ ದೇವೆಸ್ನೂರಬ್ನ ಬಳಿ 
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ. 


2018-19 


100.00 


25.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಬೇಲೂರು ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗೋಣೆ'ಹೋಮಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
'ಹುಲಿಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ' ದೇವಸ್ಕಾವದ ಹತ್ಲಿರ 
'ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾಂರಿ. 


2019-30 


50.00 


0.00, 


17.00: 


0.00 


67 


ಬೇಲೂರು ಪಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬಿಡು 
ಗಮದ ಯೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇಬಗ್ಳಾಬೆದ 
ಹತ್ತಿರ  ಯಾತ್ರಿನಿವಂಸ' ಅಭಿವೃದ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


0.00 


0.00 


0.00 


"33.00 


67.00 


68 


ಸನರಾಮವನ್ಯಾ ಇಂ ಮೂಸಚಬ್ಬ 
ಶ್ರೀ ರಂಗಬಂಭಸ್ಥೂಮಿ ದೇವನೂರ ಯತ್ತಿರ 
[ಮೂಲಭೂತ ಸಿಕೆರ್ಯಗಳ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ. 


208-19 


100.00 


50.00 


| 


25.00 


0.00 


0.00 


69 


'ಚನ್ನರಾಯಖಟ್ಟಿಣ ಈಂಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೆ 
ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವೂಲಯ ನವಿಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


208-9 


100.00 


50.00 


25.00 


0.00 


0,00 


70 


ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇಖ್ಳಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೌ 
ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 , 


50.00 


26.50 


11.00 


12.50 


0.00 


7 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ಗೆರೀಯಪಟ್ಟಿಣ 
ಈಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ. j 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


0.00 


0.00 


72 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಈಂಲ್ಲೂಕು, 
[ಹೊಳೇನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ' ಕೋಟೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸಾಮಿ ದೇಬಂಲಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 


233.00 100.00 


50.00 


0.00 


75.00 
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ದೇವಸ್ಥಾ: ನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 

, |ಹೌಕೆರ್ಯ - ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕವಮಗಾರಿ.(ತಿದ್ದುಖಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
[TOR/164/TDP/2019, woos: 13/11/2019 


T ಪಸ 
ಮಂಜೂ 2021-22 ನೇ 
ಸ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅದ ವರು | ಕನದ್‌ಜು ಮೊತ್ತ 2018-19 | 2019-20 |.2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಈಾಲ್ಲೂಕಿನ 
73 ¥ ರುವ ಶಿನಿಎಂಸವನ್ನು 2018-19 63.00 0.00 47.25 0.00 0.00 15.75 
ಸದರಿ ಯಾತ್ರಿನಿಎಂನಕ್ಕಿ | ಕ * Ne - - - 
ಮೂಲಭೂತ ಸೆಳಿಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ 
ಮೂಕನಮನೆ ಪಾಲ್ಡ್‌ ವೀಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ _ , 
14 "- ಹಾಗೂ ಇತರೆ 2018-19 75.00 50.00 0.00 0.00 0.00 25.00 
' [ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರಬೇಶಪ್ವರ ದೇವಗ್ಲೂನದ ಬಳಿ | 
75 |ಖೀಕ್ಷಣಂ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮೇಣ ಅಂಎಗೂ ಇತರೆ 2018-19 75,00 50.00 6.25 0.00 0.00 18.75 
ಮೂಲಟೌಬಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಜಾನಬಾಳು | 
2. [ಕದೋಬಳೆ. ಬಿಳಿಸಂರೆಯಿಂದ K ರಾ 
76 2019-20 15.00 0.00 25.00 40.00 0.00 10.00 
ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
| ] 
ಸಕಲೇಶಪುರ .ಪಾಲ್ಲೂಕು ಜೆತ್ತೂರು . 
77 |ಹೋಬಳಿ ' ಮೂಕನಮನಿ' ಘಾಲ್ಫ್‌ - | 2019-20 25.00 0.00 800 0.00 0.00. 17.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಗ 
ಸಕಲೇಶಯರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂನಬಂಳು -, 
78 |ದೇವಲಳೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 2019-20 30.00 0.00 10.00 0.00 15.00 5.00 
ಮರಗಡಿ ಘಾಲ್ಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
- 
ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಳೊಂಡಜ್ಚಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರದರಂಜ ಸ್ವಾಮಿ 
79 2049-20 25.00 0.00 8.00 0.00 0.00 


17.00 
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T ನ್‌ ಪ್ರಣ ಸಾವನ್ನ 
ಕ್ರ | ಮಂಜೂ , 2021-22 ನೇ 
ಯ ಮೊತ್ತ _ K ವ ಕಿ 
. ಕಾಮಗೂರಿಯ ಯೆಸರು ಅದ ವರ್ಷ | ನ೦ದ್‌ಜು ಮೊತ್ತ; 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
T 
ಹಾಸನ್‌ ಈನಲ್ಲೂಕು [ 
ದೊಡ್ಡಗದ್ಲೆವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ 
80 ಡ ಎ೪ ಲ k 2019-20 25.00 0.00 8.00 0.00 0.00 17.00 
ದೇವಸ್ಥಾ: ನದ ಮೂಲಭತ . 
ಬ. ಎ ನಳ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಂರಿ. | 
4 (NR 


ಹಾಸನ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 
[1 ದೇವಸ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 2049-20 50.00 0.00 17.00 0.00 0.0 33.00 
ಸೌಕಂರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಬಾಸಿ Rr; - 

ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ್ರದಯ. 


ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭ ಕ್ಸೇತ್ರದ ] | 
ಇಯೊನ್ನಕುಮಂರನಹಳ್ಳಿ ಗತ್ರಮದ 

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂತಬೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ಲೆ. 


2019-20 25.00 0.00 8.00 0.00 0.00 17.00 


82 


[3 


4 
290೦೦ | 879.5೦ | 433.50 125.50 


, [ಮೆ ತಅವಲ್ಲೂಕು  ಜಯಖುರ 
" |ಗ್ರಮುದಲ್ಲಿರುಬೆ ಪ್ರವಂನಿ ಕೇಂದ್ರಬಂದ 
ಶ್ರೀ ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆ ಯಹದೇಶ್ದರ ಲೇವೂಧ್ಯರದ 
ಆಹರಣದ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿಗೆ ರುಂಗೂ ಯಂತ್ರಿ 
ನಿಬೂಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


83 2018-19 300.00 50.00 0.00 


ಮೈನೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಆರ್‌.ಎನ್ಸ್‌. § | 
84 |ಹಿನ್ನೀರಿನ್ಲಿರುವ ಮೀಬಂಕ್ಷಿ" ಪ್ರಬಂಸಿ 208-19 50.00 30.00 0.00 0.00 0.00 20.00 


ಅಕಿಣದ' ಅಭಿಸೃದ್ದಿ. [ 

K I§ | | 
ಮೈಸೂರು ಅಂ! ಜಯಖಮುರ ಹೋಬಳಿ k 
ಮುಳ್ಳೂರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ 'ದೇವಸ್ಯ್ಯನ, 2068-19 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಂಯಗಂರಿಗಳು. | 


ಮೈಸೂರು ಅಣ ಇಲಬೂಲ " ಯೋಬಳಿ / 8 
ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸನೇಶ್ಚರ | 3000 300 | 000 | 0.0 0.00 0.00 
[ದೇವಸ್ಣವವ ಮೂಲನೆಕೆರ್ಯ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


86 
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5 
ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರಕಿದೆ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


ಪಸ್ಟ್‌ ಸಾರನಲ್ಲ 
2021-22 ಸೇ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


97 ಗ್ರಾಮ ಮಹದೇಶ್ವರ 'ದೇವಸ್ಳಾನ. ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂಶ ಸೌಕರ್ಯ. (ಸಂಂರದ ಆದೇಶ 


ಸಂಖ್ಯೆ TOR 72 TDP 2019, &.30.11.2019.) 


2013-20 


100.00 


000 


0.00 


70.00 


0.00 


30.00 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಗಾದಿ ದ್ವಯ 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕೆರ್ಯ.(ನರ್ಣರದ ಆದೇನೆ ಸುಣ್ಳಿ 


TOR 72 TDP 2019, &.30.112019.} 


209-20 


50.00 


0.00 


0.00 


"40.00 


| 


0.00 


10.00 


ಮೈಸೂರು ತಾಲಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಖಂಳ್ಯ 
ಬ್ಯಮ ಬಸವೇಶ್ವರ 'ದೇವಸಾಸ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕೆರ್ಯ..468ರದ ಆಬೇಕ 


ou. TOR 72 TDP 2013, 30.31.2019.) 


89 


2012-20 


50.00 


0.00 


0.00 


40.00 


0.00 


10.00 


2042-20 


F 


100.00 


0.00 


33.00 


0.00 


0.00 


67.00 


ಮೈಸೂರು ತಲ್ಲೂಕು 
ರಮ್ಮನೆಹಳ್ಳಿಂಯ ಘುರಾತನೆ 
_ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಯಗಂರಿ. 


9 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


0.00 


0.00 


17.00 


ರೀತಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಎಮಗಾರಿ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


40.00 


0.00 


27.00 


'ಪ್ರಬಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿಟೃದ್ದಿ 


208-19 


25.00 


25.00 


0.00 


0:00 


- 0.00 


0.00 


2018-49 


25.00 


10.00 


0.00 


0.00 


0.00 . 


15.00 


ಸೋಲನಳ್ಳಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ" 
'ಪ್ರಬಸಿ ಸನಿಲಭ್ಯಗಳ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


208-19 


25.00 


25.00 - 


0.00 


0.00 | 


0.00 


ರೊಣಸೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು. ಯಾಂದಯಳ್ಳಿ 


2018-19 


30.00 


30.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಯಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಮೇನಯಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓಂಕಂರೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


0.00 


0.00 


17.00 
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ಸಂ. 


ಕಾಮಗಾದಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊಕ್ತ 


2018-19 


] 


2019-20 


TT ಸಾಪನನ್ಲ 


2020-21 


2021-22 ನೇ. 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


| 


ಹುಣಸೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕೆನ ನಲ್ಲೂರುಮಂಲ 
ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆಂಕದ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ 


ಕಲ್ಲೂರಪ್ಪನಬೆಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಎಯಗಾಂರಿ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


'.8.00 


0.00 


. 0.00 


17.00 


ಅಂಲ್ಲೂಕೆವ ಮಡಿಕೇರಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್‌ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಯವಪ್ಪ 
ಸ್ಪಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ '1ಎಮಗಂದಿ. 


2019-20 


20.00) 


0.00 


7.00 


0.00 


0.00 


13.00 


100 


ಮೂಗೂರಿಪನ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ 
'ದೇಟಬೂಲಯದ ಬಳಿ ರಂಜಗೆೋಯುದ 
ನಿರಿಣ ಉಂಗೂ ಇತರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಂ 
[ಕಎಯಗರಿಗಳು 


208-19 


500-00 


100.00 


80.00 


0.00 


220.00, 


10t 


'ಹಿದ್ದೇಶ್ನದ ದೇಬಎಲಯದ್‌ 


ಮಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ ನರಸೀಯರ 

ಅಂಲ್ಲೂಕೆ ಚಿದರಯಳ್ಳಿ ಗಕ್ರಮದಳ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಸಂರಕ್ಷಣಿ 

ಕಎಯಗಾರಿ 


208-19 


96.00 


50.00 


"000 


10.00 


36.00 


102 


ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ, ಯೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ಅಂಲ್ಲೂರು, . 


ಹುಂದೂರು ಶ್ರೀ: ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮವವರ ನ್ಷೇಕ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ,  ಉಬವ್ಯನವಸ 
ನಿಮರ್ಶಿಣ. 


208-19 


100.00 


50.00 


25.00 


0.00 


0.00 


25.00 


103 


[ಬದನಬೀಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವೀವಿಂಗ್‌ 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಬರಯತಿ ಆಶ್ರಯದ 
[ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ್ರದು. 


2018-19 


100.00 


50.00 


0.00 


0.00 


0:00 


ಸೆಂಜುನಗೂಡಿ ಅಂಲ್ಲೂರು, ಯಲ್ಲಯಳ್ಳಿ ' 
ಹೋಬಳಿ, ಬಂಂಯದ' ಗತ್ರಮಬೆ 
ಂಯಲಿಂಗೇಶ್ವರ  ದೇಖಸ್ಣನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ನೆಕಿಕರ್ಯ ನಿಂ. 


2019-20. 


30.00 


0.00 


10.00 


0.00 


* 0.00 


105 


ನಂಜುನೆಗೂಡು 
ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ  ಯೋಬಳಿ, 

ಹೆಚತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ 
ಸ್ವಾಮಿ. | ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಂತ ಕಎಯುಗಂರಿ. 


ಅಾಲ್ಲೂಕಂ 
kd 


ಬಳಿ 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


000 | 


0.00 


33.00 


106 ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದ ರೆಕ್ರಿ ಚರಂಡಿ, - 


ನಂಜನಗೂಡು ` ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂತೆ 


Je ವಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


0.00 


0,00 


67.00 
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' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


ಮಂಜೂ 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಕ್ಯಷ್ಣರಂಜ 'ರಗರ ಅಂಬ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ' ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ 
[ಜಲಖಾತದೆ' ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ' ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಭೆನ್ಸಿಂಗ್‌ 
ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಬೈಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಗ ಪ್ರವೇಶ 
" /ಐಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆರ್ಚ್‌ ನಿಮರಣ, ಉಪಖರಂರ ಗೃಯ, 
107: |ಠೌಚೀಲಯ,  ಬಂಚ್‌ಟಿವರ್‌,  ಲ್ಯಂಡ್‌ |, 
ಸ್ಟೇಖಿಂಗ್‌, ಸೋಲಂರ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ೬ಂದಂಜಿ, 

ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿದ ಪ್ರದೇಶ, ಜಿಖ್‌ಲೈನ್‌ ನಿಮರಣ 
[ಜಂಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


825.00 


250.00 - 


368.25 


0.00 


0.00 


ಪಾಕ್ಸ್‌ 
2021-22 ನೇ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


206.75 


- |ಕಷ್ನಂಂಜ ಗರ್‌. ಅಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದುವ ಶ್ರೀ 
'ಅರ್ಕಿಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥೂರದ ಬಳಿ ಸೋಲಿನ 


2018-19 


354.00 


0.00 


150.00 


0.00 


0.00 


204.00 


ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ": ಅಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು 


109 
ಹೋಬಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ದ 


2018-49 


200.00 


50.00 


50.00 


0.00 


} 


0.00 


100.00 


no 


- 208-19 


200.00 


50.00 


0.00 


0.00 


100.00 


50.00 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ನಲ್ಲೂರು, ಮಿರ್ಲೆ [ 
ಗಣಪತಿ ದೇಖನ್ಳಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರಬಂಸಿ 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


25.00 


10.00 


0.00 


0.00 


"0.00 


15.00 


— 


ಮೈಸೂರು 


[ಮೇಲೂರು 
'ದೇಾಲಯಕ್ಕೆ 


ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್‌.ಬಗರ ಆಖ 
ಗ್ರಿಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ ಮುಲು 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕೆರ್ಯ ಕಾಯಗೂರಿ 


2018-19 


> 200.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


200.00 ] 


208-19 


138.00 


0.00 


34.00 


20.95 


50.00 


pS 


29.05 


- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಅನಲ್ಲೂಕು, 
ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಂ೦ಂಯಣಸ್ಪಾಮಿ  ದೇಬಂಲಯಬ 
ಸಂರಕ್ಷಣ ಅಂಮಗಾರಿ 


14 


2018-19 


238.00 


50.00 


"40.00 


48.00 


0.00 


100.00 


[ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಅಲಲ್ಲೂರು, 
i ಮಿರ್ಲೆ ಯೋಬಳಿ, ಮಿಲೇ ಗಲ್ಲಖದ 
ವಿರೂಜ್ನೇದ್ದರ (ಈಶ್ವರ) ದೇಖನ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಯಗಂರಿ, | 


2018-19 


74.00 


24.00 


10.00 


30.00 


0.00 


10.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ಅಂದ ಬರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊಶ್ತೆ | 2018-19 


2019-20 | 2020-21 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


ಪ್ರಸಸಶಸ 
2021-22 ನೇ 


ಬಾಕಿ ಜಿ] 


ಮೈಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್‌ಯಗರ 
ಬಎಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೂಡಲಬೀಡು 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ 


2018-19 


60.00 20.00 


0.00 0.00 


0.00. 


- 40.00 


ಗ್ರಿಯದ ಶ್ರೀ ಬಸಖೇಶ್ವರ ದೇಖನ 
ಅಭುಸ್ಯದ್ಧಿ ಕಲಯೆಗರಿ, 


208-19 


23.00 0.00 


0.00 0.00 


0.00 


23.00 


[ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಅಂಲ್ಲೂಕು, 
ಸಂಲಿಗ್ರಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ರಖಯಂನುಜಚನರ್ಯ (ಭಂಸ್ಗರಗುಂಮಿ) 

, [ದೇಬಂಲಯದ ನೆಂದಕ್ಷಣಲ ಕ೮ಗಂರಿ. 


H8 


208-19 


74.00 30.00 


17.01 20.00 


0.00 . 


: 6.99 


|” ಮೈಸೂರು. ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್‌. ಗರ 
ಅಕಲ್ಲೂಕು, ಸಂಲಿಗತ್ರಯ ೧ಅಮಯಲ್ಲಿರುವ' 
119 ಶ್ರೀ ಯೋಗನರಸಿಂಗಯರ ವೇಬಂಲಯಕ್ಕೆ 


ರಂಜಗೋಮುರೆಖನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುಬ್‌ ಕೆಲಸ. 


2018-19 


49.50) 19.50 


000 | 20.00 


0.00 


10.00 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಪೆ, ಕೆ.ಆಲ್‌.ಬಗರ ಅಂಲ್ಲೂಕು, 
120 |ಚಂದಗಲು ಗಲ್ರಖದಲ್ಲಿರುವ ಬಸಬೇಶ್ವರ 
ದೇಬಂಲಯದ ಉಳಿಕೆ ಕಎಯಗಾರಿ. 


{_ 


2018-19 


20.00 10.00 


0.00 0.00 


0.00 


10.00 


ಕನಬೂ ಹೋಬಳಿ, ಬೋದೆಕಲ್ಲಯಳ್ಳಿ 
121 |ಗ್ರಯದಲ್ಲಿ  ಯಂತ್ರಿನಿಬಂನ ಕಟ್ಟಿಡ 
ಕಲಮಗದಿ. 


208-19 


25.00 15.00 


0.00 0.00 


0.00 - 


10.00 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬಾಲು 
122 ಹೋಬಳಿ ಕಾಟ್ನಾಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಕಾನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-9 


15.00 15.00 


4 4 


0.00 0.00 


0.00 


0.00 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ 
123 |ಗ್ರಾಮದೆ ಹುಣನಮ್ಮ ದೇಟಸ್ಳುನಕ್ಕೆ 
[ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 


208 19 


35.00 20.00 


0.00 0.00 


15.00 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್‌. ನಗರ 'ಅನಿಲ್ಲೂಕು 
124 |ಕೆಟಆರ್‌. ನಗರಬಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ 
ದೇವಾಲಯದ ಸಂದಕ್ಷಣವ ಕ೩ಮಗಂದಿ. 


2018. 49 


210.00 50.00 


000 . | 86.80 


0.00 


103.20 


ಮೈಸೂರು ಜೆಲ್ಣೆಯ 

125 | ಸೋಮಖಂಧಮುರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಬಂಲಯದ್‌ ಸೆಂದಕ್ಷಣಂ 
'ಕಅಯಗಾರಿ 


IR 


2018-9 


375.00 50.00 


100.00 100.00 


0.00 


125,00 
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ಪತ್ತರ್‌ 
ಕ್ರ ಮಂಜೂ 2021-22 ನೇ f 
we ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅದ ವರ್ಷ | ಲದ್‌ಜು ಮೊತ್ತ | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಣಿ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ. 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
- [ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗಕ್ತಮದ 
126 ಸ ಸ್‌ 2019-20 0.00 0.00 0.00 
ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ 
R 100.00 50.00 50.00 
- [ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗೆರ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಲಿಗಕ್ರಮದ ಶ್ರೀ 
127 |ಆಂಜನೇಯನ್ನಾಮಿ ದೇವಸರ. ರಸ್ತೆ 2019-20 0.00 0.00 0.00 
128 [ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ | 209-20 40.00 0.00 13.00 0.00 0.00 27.00 
ಆಂಜನೇಯ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಶಿಬ್ಯೂಪನೆ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ | 7 
y 2019-20 40.00 0.00 13.00 0.00 0.00 "27.00 
2019-20 15.00 0.00 5.00 0.00 0.00 10.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಂಲ್ಲುಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ 
ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಳುನದ 
131 ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚೈಸ್‌ಲಿಂಕ್‌ 2049-20 40.00 0.00 13.00 0.00 0.00 27.00 
. |ಫೆನ್ನಿಗ್‌ ಹಾಗೂ ಕೂಡುರಸ್ತೆಗಳ y 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಟ್‌ ಯಂತ್ರಿನಿವಾಸ 
132 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದಯಖರೆದ 2019-20 35.00 0.00 12.00 0.00 0.00 23.00 
ಕಂಮಗಾರಿ) ' j 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಃ ಈಂಲ್ಲೂಕನ' ರಂಖಂದೂರು 
133 [ಮಠದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಯೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 2018-19 25.00 £0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 
| [ಅಲುವ್ಯದ್ಧಿ. 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಅಂಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಟ್ಟಿರಯಳ್ಳಿ 
j ಶಿ ಸಬೇಶಪರ ದೇವನೂಸದ ¥ 
134 ಗಮದ ಠೇ Se) ® 2019-20 25.00 0.00 8.00 0.00 0.00 17.00 
` ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಭೂತ ಸಿಕೆರ್ಯ 
ನಿಮರ್ಕಣ. 
| 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, '. ತಲ್ಲೂಕು 
ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಕನ್ನಡ ಯದಠದ ಬಳಿ K 
135 ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 2019-20 25.00 0.00. 10.00 0.00 0.00 15.00 
[a 
(ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
:TOR/180/T0P/201೨9, ದಿನಾಲಕೆ: 28/1/2೦19) 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲ) 


ಘಾತಕ 


ಕ. ‘ ಮಂಜೂ p 2021-22 ನೇ 
W ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೆಸರು ಮೊತ್ತ] 2೧18: k & ಕಿ ಅನುದಾನ 
ಸಂ. ಯಃ ದ ವರ್ಷ | ಅ೦ದು ಮೊತ್ತ | 201819 | 2019-20 | 202021 | ವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ii ಅನುದಾ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರು I 
16 pd lid 2019-20 100.00 0.00 33.00 0.00 0.00 67.00 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿಬಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ. 
Ks ಇ ೮ 


ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಲ್ಲೂಕು ಬೈಲಂಖರ ರಸ್ತೆ 
ಅಭುವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


137 2019-20 15.00 0.00 5.00 0.00 


[ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಾಲ್ಲೂಕು ಅಯೊನ್ನೇನಯಳ್ಳಿ 


209 20 15.00 0.00 5.00 0.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಿನಿಎಂಸ ನಿಮರ್ನಣ. 2 : 


563150 153.50 |12೦2.26 | 615.75 170.೦೦ `24ಡಂ.99 


'[ಚಂಯರಂಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಂಲ 
ಪಟ್ಟಿಣದಿಂದ ಮಲೈ  ಯಖದೇಶ್ವರ 
ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮೂರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಬಂಸಿಗರಿಗೆ 
04 ಖಿಶ್ರಾಂತಿಧಎಮಗಳ ನಿಮರgಣ. 


2018-19 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 


'[ತಎಯರೀಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊಳ್ಳೆಗಂಲ 


ಅನಲ್ಲೂಕೇರೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಬಂಕಬೆ ಬಳಿ 
ಣರ: ಭರಯ್ಯಕ್ಕಿ 7 ಟಿ 2018-19 250.00 150.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
ಪ್ರಬಂಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ y 


ಚಲಯರೀಂಜರಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಂಲ 
ಶಿಖಸಯುದ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಂಗಬಂಭಸ್ಪೂಮಿ 
(ಬುಧ್ಯರಂಗ) ಬೇಬಂಲಯಬ' ಸೆಂದಳ್ಷಣಲ 
ಕಂಯಗಾರಿ 


idl 2018 19 258.00 150.00 0.00 0.00 0.00 108,00 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಿಣದ 3 

142 |ಚಂದ್ರಪುಷ್ಕರಣಿಂಯ ನವೀಕರಣ 2019-20 50.00 000 17.00 0.00 0.00 33.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 3 | K 

k- £ — + 

ಪ್ರಬಂದಕ್ಕೆ ತುಶ್ಞೂಗಿರುವ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ K 

143 |ಬಳಿ ಇರುವ ಬೆಳ್ಸಿ ಸೇಶುಬೆ ಯರಸ್ತಿ 208-19 200.00 100.00 0.00 50.00 0.00 50.00 

(ಪುರಂತತ್ವ ಇಲಂಖೆಯ ಮೂಲಕ) ; p | | | 


ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಿಣದ ಬಳೆ 
ಮಂಟಿಪದ ಸವೀಕಳ'ರಣ ಕಎಮಯಗಂರಿ 
144 ಮ ರಂಗಮಂದಿರ  ನಿಮಣ | | 100.00 0.00 310 | 000 0.00 67.00 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು , ಯಳಂಯೂರು K 

ಪಟ್ಟಿಣದ ಜಗೀರ್‌ದಕಿರ ಬಂಗಲೆಯ ; 


ನವೀಕ್‌ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂ ' 2921-22 ನೇ 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೆಸದು ಮೊತ್ತ - _. p ¥ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನೆ 
ಕದ ವರ್ಷ ಅಂದಂಜ ಮೊಕ್ತ 2018-19 2019-20 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 


ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಬಂಧ ಸ್ನೂಮಿ ದೇವೂಖ್ಯರದೆ 


7 2088-49 10000 | - 5000 0.00 0.00 0.00 50.00 
ರಕಜಗೋಯರದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಣ. fy k p ಭಷ 


| 1058.0೦ | ಕಂ೦.೦೦ | 5೦.೦೦ | 50.0೦ 0.೦೦ 458.೦೦ 


2018 19 15.00 15.00 0.00 0.00 000 0.00 


ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕೋದಂಡರಲನ ಕ್ದಿಮಿ 


146 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶಿಬನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
( ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪುರಂನ ಬಂಣ್ಯದ | 
147 ಬೈರವೇಶ್ವರ 'ದೇಖನಿ್ಯರಕ್ಕೆ ಯಾಂತ್ರಿನಿಬಎಸ . 208-19 $0.00 25.00 12.50 0.00 0.00 12.50 
ನಿರ್ಮಣ. § p 


ಚಿಕ್ಕಮುಗಳೂರು ಈಂಲ್ಲೂಕು ಮ್ಲೆೇರಯಳ್ಳಿ 


148 ಗಿಪಂ ಬಿಂಡಿಗಂಎ ದೇವಿರಯ್ತ ಬೆಟ್ಟಿವ ರಸ್ತೆ 2018 19 100.00 15.00 0.00 60.00 0.00 25.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. » | ್ಸ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇಖಯಳ್ಳಿ PON 
149 ಸ ಸರು ¥ 2018-19 100.00 15.00 0.00 60.00 0.00 25.00 | 
ಗತ್ರೀಪಂ ಕುಮಂರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಲ ಸನಲಭ್ಯ ಸಭ | 
} £ 
ಭು a al 1 NES SON be 
|ಚಿಕ್ನಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನೆಬಂ TP pl 1 - 


ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲೇಖೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇಬೆಬ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗುಬೆ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಟೂ, 
ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಜಂಗೂ' ರಳ್ಬೇಣಂ 
ರೇಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಉಂಗೂ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


2049-20 400.00 000 33.00 0.00 0.00 267.00 


& ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ . ಬೋಡಿಕ'ಣದಲ್ಲಿರುವೆ 33 

ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇಟಟ್ಸಾಪದ "|" 

ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೊಕ್‌ರ್ಯ £ 

151 [¥ರಮಣಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರಿನಿಬಂಸ' 2019-20 80.00 0.00 10.00 0.00 0.00 H 40.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ |" l k 

ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/22/TDP/2020, ದಿನಾಂಕ; 

29/01/202೦) 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಂ.ರರೊನ್ನಮ್ಮನ 


152 ಹಳ್ಳ ಪಾಲ್ಸ್‌ಗೆ  ಮೂಲಭೂತೆ 2019-20 50.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 
 [ೌಕರ್ಯ. $ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈರಿ. ಗಅಳಿಯಳ್ಳಿ | ಹ 
153 ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬನೆದ 2019-20 150.00 0.00 112.50 35.08 0.00 0.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. : " 
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- (ರೂ.ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 


rT SE ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
PS ' ಮಂಜೂ Ky i : 2021-22 ನೇ 
ಕಾಮಗ; ಕದ ವರ 'ಂದಕಿಜು uJ 2018-19 2019-20 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
p k ' ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
ಚೆಕ್ತಮಗಳೂರು ಅಂ. ಮೂಗ್ಗಿಯಳ್ಳಿ | 
SR |] 150.00 0.00 112.50 0.00 - 000 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. y ; | 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಈಂಲ್ಲೂಕಿನ. - | 
ಹುಲ್ಲಿಳೆರೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ 2019-20 25.00 0.00 12.50 0.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೆಕಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. J 
r 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಂಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕ 
ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿ ಗವಿಮಠಳ್ಕಿ 201% 20 25.00 0.00 12.50 0.00 
,|ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 


ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ 
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಳೋದಂಡರಾಮಸ್ಪೂಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಟಿವೆ! ಗೋಷಖಮುರೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 100.00 0.00 0.00 10.00 


ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲ್ಯಣಿ 
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಭಛೋದಂಡರಂಮಖ್ವಾಮಿ 
ದೇಪಸ್ಥಾನದ 'ಬಳಿ ಯಂತ್ರಿನಿವಾಸ 2019-20 200.00 0.00 100.00 0.00 
ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭಅ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳ ೪೨ಮಗಂರಿ. 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಲ್ಲೂಕು 
ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂರ್ಬಜನಿಕ 
ಗ್ರಾಪತಿ ದೇವಸ್ಣಾನದ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ 
ಕಂಮಗಂಿರಿ. 


201-20 100.00 0.00 0.00 0.00 


Rb 


ಕುಮಾರಗಿರಿ ಕೇತ್ರೆದಲ್ಲಿ CN 
; ಜಮ 2019-20 25.00 0.00 12.50. 0.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಂಸೆ ನಿರ್ಮಣ. 


ಣಾಳಿಗೆರೆ ಭೀಮಗಧಂ ತೀರ್ಥದ 
ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ವೀಳ್ಫಣಂ 
ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮೂಣ, ಅೆಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಚು, 
ಫೂಂಡವರ ವಟಬೂಸ ನೆನಪಿಸುವ 
ಶಿಲ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


2019-20 200.00 0.00 150.00 0.00 


161 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಲ್ಲೂಕು ಗಳಿಗೆದೆ 
162 |ಭೀಮಗದಾ ತೀರ್ಥದ ರಣೆ 2019-20 100.00 “000 | 75.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' p | 


ಕಲ್ಯಾಣನಗರೆದ ' ಪತಂಜಲಿ 
163 |ಯೋಗೆಭವನ ಮುಂದುವರೆದ 2019-20 100.00 0.00 50.00 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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[2 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕಾಮಗಕಿದಿಯ ಖೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ! 2018-19 


| 1] 


2019-20 


2020-21 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲ 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


164 


165° 


ತೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣು - 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಳ್ಳಿ 
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾತ್ರಿನಿಬಂಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


75.00. 0.00 , 


37.50 


0.00 


0.00 37.50 


ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿಗೇಟಿನಿಂದ 
'ಹಳೇಬೀಡುವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


300.00 0.00 


— 


225.00 


0.00 


— 


0.00 75.00 


ಹುಲಿಕೆರೆಯಿಂದ  ಕರಡಿಗಬಿಮಠ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019 20 


2000.00 0.00 


150.00 


471.85 


000 0.00 


167 


ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆತ್ಲಿ ಚುಕ-ಮೇಲಿನ 
'ಹುಲುವತ್ತಿ, ' ಮುಖ್ರೋಡಿ- 
ಕೊಳಗಾಮೆ ರಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
TOR/196/TDP/2019, : 28/1/2019) 


2019-20 


100.00: 0.00 


525.00 


0.00 


0.00 175.00 


[ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಐ.ಟಿ. 
ಸರ್ಕಲ್‌ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ 
ಆಜಾದ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪೌರಾಣಿಕ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಿಕೆರಣ 
ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನ್‌ ಟೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಿದೇಶೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
'TOR/200/FTHP/2019, c: 31/12/2019) 


209-20 


170.00 0.00 


21.50 


0.00 


0.00 42.50 


169 


ಚಿಕ್ಕಮುಗೆಳೊರು ಚೆಗೆರದಲ್ಲಿರುವ 
ಎನ್‌.ಎಐಮ್‌.ಸಿ. ಸೆಳೇಲ್‌, ಬೋಳಂ 
'ರನಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್‌ ಹಳೇ ಲ್‌, 
ಬಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಕ್‌ ಕಂಲೇಜು ನರೇಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಬಂಪಿಗರನ್ನು'- ಆಕಷೀ'ಸಲು ಯೌಲಂಟಿ6, 
ಐಶಿಕುಂಸಿಕ' ಮತು ಬುಲ್ರಕೃತಿಕ" 
ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ನಿಮರ್ಷದಣ ಮು 
ಸೌಂದರ್ಯಿಕೆರರ ಕಮಗಂರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
TOR/200/TDP/2013, &: 31/12/2019) 


2019-20 


130.00 0.00 


97.50 


0.00 


0.00. 32.50 


170 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಗರ ಬುಹಚೆಖೆಯಳ್ಳಿ 
(ದಂಡರಮತಕ್ಕಿ) ಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಂಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಸಮದಗ್ರಬಂಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


2019-20 


1400.00 0.00 


0.00 


0.00 


“0.00 1400.00 


i7l 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಠಿ 
ಹಿರೆಕೊಳಲೆಳೆರೆಯನ್ನು ಸೆಮಗ್ರ'ವಬ್ಗೂಗಿ 
ರೂಪಿಸುವ " ಕಂಮಗಾರಿ 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕೀಮಗಾರಿ). 


209-20 


118.00 0.00 


K8.50 


0.00 


0.00 29.50 
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uw 


ಕಾಮಗೂರಿಯ ಯೆಸರು 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 2018-19 


2019-20, 


2020-21 


ಪಾಸ್ಟ್‌ 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


172 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅನಿ. ಮೂಗ್ತಿೀರಳ್ಳಿ 
ಕ್‌ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಬಂಸಿ 

ತಾಣವನಬ್ನೂಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಲಯಗಂರಿ. 
(ಮುಂದುವರೆದ ೪೪ಮಗಂರಿ). 


2019-20 


140.00 0.00 


105.00 


0.00 


0.00 


35.00 


173 


ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಣಿ ಸನ ಬೆಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ 
ಸುರಕ್ಸಅಂ ಕಂಯಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿಮ, ದ್ಧಿ, RN 


2019-20 


200.00 0.00 


150.00 


0.00 


0.00 


50.00 : 


174 


ಬಿಳಿಕೆರೆ ಅರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಗರದ ಸಿಂಡಿಳೀಟ್‌ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಂದ ಬೌಂಟೇನ್‌ ಬ್ಯೂಬ್‌ 
ಕಾಲೇಜು-ಅಲ್ಲಂಚುರ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಬೇಶ 
[ಸಂಖ್ಯೆಃ  TOR/196/TDP/2019, 
28/1/2019) 


2019-20 


400.00 0.00 


0.00 


0.00 


400.00 


175 


[ಚಿಕ್ಸಮೆಗಳೂರು ಜಲ್ರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ 
[ಅನಲ್ಲೂಕು ಊರುಬಗೆ ಗಲ್ರಿಯ 

[ಪಂಚಂಯ್ದಿಯ ಬೈರಂಯರ್‌ ೧ಲ್ರಯದ ಶ್ರೀ 
ನಂಣ್ಯಾಭ್ಯೈರಬೇಪ್ಪದ ವೇವಣಲ್ಯನಯ 6ರೆತ್ತಿದ 
[ಪ್ರವಂಸಿ ಸೆಸಿಲಭ್ಯ 


2018-19 


25.00 25.00 


0.00 


0.00 


“0.00 


0.00 


176 


ಯೂಡಿಗೆರೆ ಅಂಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಖೊರ 
ಗ್ರಾಮದ ಚೋಳರ ಕಂಲಬೆ ಬಂಣ್ಯದ 
[ಭೈರವೇಶ್ವರ 'ದೇವಲ್ಣನಕ್ಕೆ 'ಯೋಗುವ ರನ್ಷಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


30.00 30.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


177 


ಡಗರ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ 


ಘೋರಣಲಮಾಭು- ಮರೆ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗತಮೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಳಾ: ಬಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕೆಂರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಬಂಸಿ 
ತಾಣವನುನ್ಸಿಗಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


2019-20 


100.00 0.00 


50.00 


0.00 


50.00 


178 


ಮೂಡಗೆರೆ ವಿಭಾಬನೆನಭಂ ಳ್ಟೀತ್ರದ 
ಹಾಂದಿ--ಬನ್ಯಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ 
(ಬೇಲೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ) 


209-20 


40.00 0.00 


30.00 


0.00 


10.00 


179 


'ಮೂಡಗೆರೆ ವಿಧಾನಸೆಭಂ ಬ್ಹೀತ್ರದ, 
ಹಾಂದಿ-ಮೂಳೋನಯಳ್ಳಿ: ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೇಲೂರಿಗೆ ಬೆಂರರ್ಕ 
ರಸ್ತೆ) 


2019-20 


40.00 0.00 


30.00 


0.00 


10.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೆಸರು 


ಅಂಬಿಯ ಮೊತ್ತ | 2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪ್ರಸ್ನ ಸಾರಿನ 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


180 


ಮೂಡಗೆರೆ ಅರಿಲ್ಲೂಕಂ 
ಗೋಣೆಬೀಡು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ 


“|ಸೌಕಂರ್ರ್ಯ. 


2019-20 


100.00 |. 606 


75.00 


24.61 


0.00 


0.00 


181 


ಮೂಡಣಗೆರೆ ತನಿಲ್ಲೂಳು ಬಲ್ಲೂಳ 
ರಾಂಯನದಮರ್ಗದ್‌ ರಣ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ಟಿ 
ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೆಕಿಳೆಂರ್ಯು. 


209 20 


100.00 0.00 


15.00 


"0.00 


000 


25.00 


182 


ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಟೇತ್ರದ ತಿರೀಸಿಕ 
ಮರ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥೂಬಕ್ಕೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಳಂರ್ಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019 20 


50.00 00 


25.00 


0.00 


0.00 


25.00 


183 


[ಯೂಡಗೆರೆ ಕ್ನೇತ್ರದ ಆರದವಳ್ಳಿ | 
ಪಂಕರದೇವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿಬ್ಯದ್ಧಿ. 


2049-20 


"25.00 0.00 


0.00 


0.00 


12.50 


ಖೂಡಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಶಿಯೀಸಿಕೆ ಅಂಗಡಿ 
ಗ್ರಯದ ಕೆರೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಖಡಿಸಿ ಪ್ರಖಂಸಿ 
ಕೇಂದ್ರವಸ್ಧೂಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಮಗಂರಿ. 


2019-20 


50.00 0.04} 


0.00 


0.00 


185 


ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಬೀಸಿಕ 
[ದೇರಯನೆ ಕೆರೆ ಅಭಿಬೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಖಂಸಿ 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನೂಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಜಅಮಗಂದಿ. 


2019-20 


50.00 0.00 


37.50 


0.00 


0.00 


12.50 


186 


187 


"ರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಶೃಂಗೇರಿ-ಮುಖ್ರೋಡಿ 


' [ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಂಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ 


. ಮಗಳೂರು ಜಲ್ಪೆ ಇಂಂಬವರ 
' [ಅಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 


ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂಗರವಳ್ಳಿ-ಯಂರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಿಯಾರ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ ರನ್ರಿ ಆಯ್ದ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


200.00 0.00 


{50.00 


0.00 


0.00 


50.00 


[ಪ್ರನಾನೋದ್ಯಯವನ್ನು ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿಬಡಿಸುನ " 
ಬಗ್ಗೆ. 


[il 


208-19 


100.00 15.00 


60.00 


0.00 


0.00 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಂಯ 
ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣ 
ಅಕ್ಕನಂಗಲಠಂಬಕೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕ್ಛೇತ್ರ 
ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮೂಣ. 


2019-20 


85.00 0.00 


2.50 


0.00 


0.00 


| 189 


ತರೀಕೆರೆ ತಂಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲತ್ಸಗಿರಿ 
'ಪಾಲ್ಕ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೆಕಿಂರ್ಯ. 


2019-20 


50.00 0.00 


25.00 


- 0.00 


0.00 


| 
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ಕಾಮಗಾಡಿಯ ಯೆಸರು 


7 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ | 2018-19 


lls 


2019-20 


2020-21 


ಪ್ರಸ್‌ ಸಾಕ” 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


ಸೌಕರ್ಯ” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


100.00 0.00 


50.00 


0.00 


50.00 


191 


ಯಗಟಿ ಯಲ್ಲಿಂಜಾರ ದೇವನ ಬಳಿ | 
'ಯಂತ್ರಿನಿಬಎನೆ ನಿಮಣದ ಬಭದಲಂಗಿ 
ಶೆಚಂಲಯದೆ ನಿರ್ಮೂಣ (ಸಕರ್ಣರದ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/23/ TDP /2019, 
'ದಿನಾರಿಕೆ: 02/01/2019.) 


2018 49 


50.00 25.00 


0.00 


0.00 12.50 


ಕಡೂರು ತಲ್ಲೂಕು, ನಿಡಘಟ್ಟ 
ಅಂಜನೇಯ ಸ್ಯಾಮಿ ದೇಟಸ್ಕಾನ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಂಸ/ನೆಮುಬಾಂಶು 
ಭವನ ನಿರ್ಮರ್ಕಣ. 


2019-20 


50.00 0.00 


25.00 


0.00 


0.00 25.00 


ಕಡೂರು ವಿಭಂನಸಭಂ ಕ್ಪೇತ್ರದ ಜಿ. 
ಯರದಕೆರೆ ಅಂೀಲೋಕಳಿ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸುಕ್ಬೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
'ಯಾತ್ರಿನಿವಂಸ, ನಿಃರುರ್ನಿಣ. 


2019-20 


50.00 0.00 


25.00 


0.00 


0.00 . 25.00 


ಕಡೊರು ಅಂ. ಅಂಮ್ಯಬಳಿದೆಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರ್ಕ್ಯು. 


209-20 


200.00 0.00 


100.00 


0.00 


0.00 100.00 


195 


.]ಶೆಕುನೆರಂಗನಂಥ ಸಕ್ವಿಮಿ 


ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಬೌಕಂರ್ತ್ಯು. 


2019-20 


100.00 0.00 


75.00 


0.00 


0.00 25.00 


ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ . ಶ್ರೀ 


ದೇವಸ್ಳಾನ್‌ (ಮುಜರಾಯಿ ಬ್ಯ್ಯಪ್ಲಿ) 
ಮೂಲಭೂತ ೆಿಳಂರ್ರ್ಯು. 
I 


2019-20 


150.00 0.00 


112.50 


0.00 


0.00 37.50 


197 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆಡೂರು ಬಗರಬ. , ಯಳೆಉಂಯ 
ಸಂಸ್ಕಾ: ನಳ್ಳಿ ತ್ರಿ ನಿಬಂಸ 


2019-20 


25.00 0.00 


12.50 


0.00 


0.00 - 12.50 


198 


ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಖರ್ಪತಬ್‌ 
ಕವಿಕಲ್‌ಗಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಪಣಂ 
ಗೋರ ನಿರ್ಕಣ, ಖೌರಂಣಿಕ 
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಂಬಿಕುವ ಬಂತಂವರಣ 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. 


209-20 


50.00 0.00 


25.00 


0.00 


0.00 25.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಖಸದು 


ERs 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಕಚು ಮೊತ್ತ 


2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


NE ಥೀ ವಿ 
2. ಯಾತ್ರಿನಿಬಾಸೆ, ಪ್ರಬಂದ 


: ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 


2049-20 


[15.00 


0.00. 


$71.50 


0.00 


0.00 87.50 


ಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದು 
ಬಿ.ಎನ್‌. ರಟ್ಲಿ ಯಿಂದ ಅರೊಸಳ್ಳಿ 
ಮೂಲಕ ಯಲಿಕೆದೆಗೌ ಸಂಖಯರ್ಕ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 


200 


2019-20 


300.00 


0.00 


225,00 


0.00 


0.00 75.00 


ಐತಿಯಾಸಿಕ 


201 ಲಸ್ಸ್ಯ್ರೀಕಾಂತ ಬೇವಂಲಯ ಸಂರೆಳ್ಟೆಣಿ, 


ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


sh 


150.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 150.00 


ಸಖತಾಯಪಟ್ಟಿಣಿ-ಕುಮಾರಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 


202 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2049 -20 


500.00 


0.00 


315.00 


0.00 


0.04} 125.00 


ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ದೇವನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 
(ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ) 
ಡಾರ್ಮೀಿಟರಿ ಮುಂದುಖರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮಹಯತ್ವವ 


203 


29 20 


25.00 1 


0.00 


12.50 


0.00 


0.00 - 12.50 


ಕಡೂರು ಅಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಘಟ್ಟಿದ , 

ಬೀರೆಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಖೆಸ್ಸಿಃ ನದಲ್ಲಿ 
204 |(ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ) 
ಡಾರ್ಮಿಟಿರಿ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019 20 


25.00 


6.00 


12.50 


0.00. 


000 12.50 


ಕಡೂರು ಈಂಲ್ಲುಕು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಖರಕಿಯಪಟ್ಟೀಣ 

ರಂಗನಾಥ  ದೇಬಾಲಯ ರಸ್ಸೌ 
ಅಭಿ್ಮ ದ್ಧಿ. i 


ಕೆ.ಎಂ 


205 


"2019-20 


200.00 ~- 


0.00 


150.00 


0.00 


0.00 50.00 


ಕಡೂರು ಅಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಬಿ. '೪ಂನಲ್‌ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ  ಚೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಯಂರ್ಗ 
ನಿಡಘಟ್ಟಿದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಗ್ಳಿನ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


206 


2019-20 


400.00 


0.00 


300.00 


0.00 


0.00 100.00 


ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೀಂತ ದೇಬಂಲಯ ಮಂಗೂ ಶ್ರೀ 
ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಜಣ್ಸನ್ಗಳದ 
ಧುಡ್‌ಕೋಟ್‌ ಯತ್ತು ಸಲ! ಜನಿಕ ಸ 


207 ಹತಿರ 


ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಖಯೂರು ಶ್ರೀ | | 


ಶಚಂಲಯಗಳ ನಿಯರ. 


209 20 


25.00) 


0.00 


12.50 


0.00 


0.00} 12.50 
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ತ್ರ 
[en ಕಾಮಗಳಿರಿಯ ಯೆಸರು 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 2018-19 


2019-20 


2020-21 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 

2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


-] 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ಅಂಬ್ಲೂಕು, 
[ಮೇಗುಂದ ಯೋಬಳಿಯ ಪಂಚಮಿಕಲ್ಲು ಎಂಬ 

208 |ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವಂತಯ ಜೈನ ಮಣ್ಯಸ್ಟೀಲ್ರದಲ್ಲಿ 
[ತಡೆಗೋಡೆ/ಉಕಿಗೂ  ಮೂಲಸಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


50.00 25.00 


12.50 


0.00 


0.00 , 


12.50 


| 


"ಹೊಯ್ದಳರ ಮೂಲ ಸೆಂಸ್ಧರ ಬಸಂತ 
209 | ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇಖೆಸಲ್ಯರಕ್ಕೆ" ಯಯೋಗುಖ ರಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-49 


25.00 25.00 


0.00 , 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕೆಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮದಗದ ಕೆರೆಯ 
210 [ಖ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಛ ವ್ರಬಂನಿ 'ಸೂಲಭ್ಯ 
ke 


2019-20 


105.00 0.00 


78.75 


0.00 


0.00 


26.25 


ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಛಂನನಭಂಎ ಬ್ಲೇತ್ರದ್ದ ಶ್ರೀ 
ಜಗದ್ಗುರು .ರಂಭಂಯರಿ ವೀರಸಿಂಬುಂಸನ 
'ಮಹಾಸೆಂಸ್ಳಾನ ಪೀದ ಇಲ್ಲಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿಬಂಗಸ ಕಟ್ಟಿ ಕಕಯಗಾಂರಿ. 


21f 


2019-20 


100.00 0.00 


50.00. 


0.00 


| 


0.00 


50.00 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಳಲೆಗ್ರಮ-ಬಿ೪ಂಲುಕೊೊಪ್ಪ 


ದಿಂದ ಎಬ್‌.ಆರ್‌.ಯರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಣೆವದೆಗಿನ ರ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ. 


212 


209-20 


50.00 0.00 


37.50 


0.00 


0.00 


12.50 


7 SNES ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಛೂಖದಬಗಿರಿ 


2021-22 


116.59 0.00 


0.00 


0.00~ 


116.59 


0.00 


9753.00 2೮.೦೦ [70276 


250.10 


136.59 


4480.25 | 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿ್ಲೆ 


ಟಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ge 


ಸುಳ್ಯ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಅಟುರಮುಯ್ಲೂರು 
214 ಗ್ರಾಮದ ಉರುಂಬಿ ಚಾಮಡ್ಯ ಭಂಲ್‌ 
ಮೂಲಭೂತ ಹೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


1 


10.00 0.00 


3.00 


0.00 


7.00 


] 


ಸುಳ್ಯ ವಿಭನಸಭಎ ಕ್ಷೇ್ರ್ರದ ಬಣ್ಣದ್ಧರು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಂಗಬ್ರಯ್ದ ಕೋಟಿ 
ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಆದಿಬೈರುಗಳ ಗರಡಿ ರಯತ್ತಿರ 
215 ರ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯ್ಯೆಂನ್ಸ್‌ 
ದೀವ, ಶಿಜಂಲಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ 
ಹಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಯೂಲಭೊತ ಸನಿಲಭ್ಯ 
'ಕಂಯಗಂದಿ. 


2019-20, 


150.00 0.00 


50.00 


0.00 


50.00 


ಕೂರ್ನಾಡು ಹೋಮಬಂಿಧ 
216 ದೇವಸ್ಳಾ; ನಳ್ಳಿ ಯೂಲಭೂತ 

\ 
ಸೌಕರ್ಯ. 


2018-19 


5000, 15.00 


0.00 


0.00 


0.00 


35.00 


el ವಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದೂಜು ಮೊಕ್ಲೆ 


2018-19 


2019-2 


0 


2020-21 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಾಕಿ ಅನುಬಾನ 


[ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ 
[ಗ್ರಾಮದ ತಲಬಾಡಿ (ಉಚ್ಛಲ) ಕಡಲ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ. ಶಚಂಲಯ, ಯ್ಯೇಯನನ್ಸ್ರ್‌ 
ಲೈಟ್ಸ್‌. ಪೆಡಸ್ಟಿಯನ್‌ ಸೀಟಿಂಗ್‌, ಬಖನಿರ್‌ 
'ಹ್ಯೂರಿಪ್ಯೈೆಯಿಂಗ್‌ಸ್ಲಾಂಟ್‌, ಇಂಟಿರ್‌ಲಂಕ್‌ 
ಹಾಗೂ ಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ. 


208-19 


100.00 


50.00 


0.00 


0.00 


0.00 


50.00 


[ಮಂಗಳೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುಮ 
ಅನಂತಪದ್ಧರಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ತಶೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶಚಾಲಯ, ಹೈಮಾನ್ಸ್‌ ಲೈಟ್‌ ಜಂಗೂ 
ಇಾಂಟಿರ್‌ಲೂಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-9 


50,00 


25.00 


0.00 


0.00 


0.00 


25.00 


ಮಂಗಳೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು, ತಿರುವೈಲು 
ಗ್ರಮದ ಬಖಯಂಜೂರು ಪರಂದಿ ಐಂಬಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀ ಕೋರ್ಲಬ್ಬು ಬಂಯುಂಡಿ ಬಮುಲ್ಳು 
'ಪರಿಬೂರ ' ದೈವಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯತ್ರಿ 
ನಿಐಬಂಸ  ನಿಯರಣಕ್ಲೂಗಿ ಅಯಂಜೂರಂದಬ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು " ಯೂಲಭೂತ' ಬೈವನ್ಸಿ 
ಲ್ಪಿಳಲು ಬಗ್ಗೆ 


2018-419 


25.00 


10.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಮಂಗಳೂರು ತಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜಿಸಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ: -ಮಂಜೇನೂಡಿ ದೆ೧್ಣ 

220 ಷರೀಪ್‌ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 

' |ನೌಳರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಂಂಖೋಂಡ್‌ 
ವರ್ಕ್‌. 


208-19 


40.00 


15.00 


0.00 


0.00 


25.00 


ಮಂಗಳೂರು ಅನಿಲ್ಲೂಳಿ 
'ಮಾಮಂಜೂರು ಚೆಕ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ನಿಂಬ 
ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧೂಮಕ್ಕಿ ಲಸ್ಟೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


221 


2019 20 


40.04) 


0.00 


13.00 


0.00 


0.00 


27.0%) 


ಮಂಗಳೂರು ಪಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಛೀಗಸೆಭಂ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂರಿರ ಉಬೇ ಪ್ರೀ 
[ಮಾರಿಯಬ್ಸು 'ದೇವೆಸಫ್ಞರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ, ಪೆಕೆಟಂಲಯ ಕಎಮಗಿಂದಿ. 


222 


2019 20 


50.00 


0.00 


11.00 


0.00 


0.00 


33.00 


ಮಂಗಳೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು ಬಂಡ್‌" ನಂ.!6ರೆ 

1|ಬಂಗದ್ರ ಕೂಳೂರು ಪಡುಕೋಡಿ ದನ್ಟಿ 

223 ಅಗಲೀಕರಣ, . ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೈಕಲ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ನಿಯಂ'ಣ 
(3.00 8.ಮಿಲ) 


2019-20 


100.00 


33.00 


0.00 


0.00 


67.00 


ಮಂಜೂ 2021-22 ನೇ 


ಕರಿಮಗರಿಯ ಯೆಸರು ಅಂದಂಿಜು ಮೊಫ 2 K -2 - 
1. | ಅದ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 


7 ಪಸರ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬೆಳಂಗಡಿ peer ಅಜಿದೆ ಗ್ರಮದ 
| [ಸೂರ್ಯಬಂರೀಯಣ ಬೇವಕ್ಯವದ ಬಳಿ ಮ ್‌ 
224 ಮೂಲಭೂತ  ಸಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ. 2018-9 50.00 25.00 0.00 0.00 0.00 
'ಶಚಾಲಯ, ಖೈಮೂಖ್ತಿ ಲೈಬಿೀ ಹಾಗೂ 
|ಸಂಟಿರ್‌ಲಂಕ್‌ ನಿರರಣ. 


25.00 


ಮ W [& 

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಯದೆ - _ _ 

225 ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ದೆವಸ್ಳಾಸದ ಬಳಿ ಶಟಂಲಯ 2018-19 25.00 - 15.00 0.00 . 0.00 00. 
ನಿರ್ಮಾಣ. - | 


10.00 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಳಡ ಗ್ರಖದು: K 
226 [ಸೌತಡ್ಡ ಮಯಾಗಣಖತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2018-19 25.00. 15.00 0.00 0.00 0.00 
ಬಳಿ 'ಶುಟಂಲಯ K 


10.00 


ಬೌಳ್ಲಂಗಡಿ ಅಂ. ಯುಲ್ಕೇರಿ ಗಕ್ತಿಮದ _ | _ 1 _ 
227 ಮಾಳಿಗೆ--ಕದಿಂಂಜೇಶ್ವರ 2019-20 25.00 0.00 $4.00 0.00 0.00 17.00 , 
ದೇವಕಿ: ಸ್‌ ಹೆಂಖರ್ಕ ಲಸ್ಲೆ. oo 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಆ ಶಿಶಿಲ ಗಕ್ತಿಮದ . - 
228 |ಓಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಯ್ಕ್ಮಬೈದರಳ ಗರಡಿ | ೫019-20 25.00 0.00 8.00 0.00 0.00 "17.00 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಲೆ. [ 


” |ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಈ. ಗಣರ್ಕಡಿ ಗಮದ ) “1 

229 |ನಂದಿಬೆಟ್ಟಿದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಂದಿಳೀಶ್ವರ 2019-20 25.00 0.00 4.00 0.00 0.00 17.00 
[ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರ್ಟ. I ' ” ‘ 
ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಅಂಲ್ಲೂಕೆನೆ ಮಲಬಂತಿಳೆ Ty [ 
ಗ್ರಾಮದ 'ಹಭಂಲ್ಸ್‌ನ್ಮು 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭೀತ್ರಬಂಗಿ 
Ke A 
ಗುರುತಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುಬ್ರಯ. 


230 209-20 1530.00 0.00 50.00 0.00 0.00." 100.00 


F y 
[ 'ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟೂಳ , 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ನೋಮಖಂಥೇಶ್ವರ ದೇವೆಸ್ನಾನಕ್ಕೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಎಮಗಂರಿ. ' - | 


231 209-20 |. 12500 0.00 42.00 0.00 | 0.00 83.00 


[ಮುತ್ತೊರು ಎಂಬ್ದೂಕಿನ ಕಿಯ್ಯೂರು ಮಂಡೂವ್ರ 

"(ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಗರ್ಜಯರಮೇಪ್ಪರಿ ದೇಬ್ಯ್ಯನಕ್ಕೆ _ 

232 [ಆಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ 2018-19 75.00 15.00 0.00 0.00 0.00 60.00 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಮೂನ್ಸ್‌ ವಿದ್ಯಕ್‌ಬೀವ, K N ' 


ಹೈಟಿಕ್‌ ಶಕಿಟಬಂಲಯ ಕುಂಗೂ ವಿಖಂಂತ್ರಿ 1 


ಮೂಡಬಿದರೆ ಕಳ್ಟೇತ್ರದ ಕಚಲಳಿಲೆ 
233 ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಂಸಿ , ಅಂಣಬಂಗಿ 2019 20 25.00 "0.00 8.00 0.00 0.00 17.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಖಡಿಸುವುದು. 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 16s.00 | 18500 | 240.00 [soo ೦:೦೦ 69೦೦೮ 


Page 26 


[ 


ಕರಯಗಾರಿಯ ಯೆಸರು 


ಕದ ವರ್ಣಿ 


ಅಂದನ ಮೊಕ್ತೆ! 2೧18-19 


2019-20 


2020-21 1 


ಪ್ರಸ್ತ ಸಾಲಿನ್ಸ್‌ 
2021 22 ನೇ 
ಬಿಡುಗಡೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


ಉಡುಪಿ ಬಗರದೆ ಅಜ್ಜರಳಂಡು 
ಬಳೆಯು ಭುಜಂಗ ಜಹುಂರ್ಕ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' 


209-20 


100.00 0.00 


33.00 


67.00 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಯರ್ಣಂಯ ಶ್ರೀ 
ಪಾಲಿಮಾರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ನ 

£ Kd "ಸ್ತಿ 
ಮಠ ಉಡುಪಿ ಯಂತ್ರಿನಿಬಂಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ. k 


235 


} 
+ 
f 
\ 
§ 


209 20 


200.00 0.00 


61.00 


0.00 


0.00 


133.00 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಳು ಭೋಟಿ 
ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ಥೀಂ 
ಪಾರ್ಕ್‌ ನ ಸಮದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


100.00 0.00 


0.00 


50.00 


0.00 


50.00 


ಕಾರ್ಕಳದ ಆಗೆಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 


[ಮೂಲಸೆಬುಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಡಿದ್ದುಖಡಿ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಒ.ಆರ್‌/181/ಟ.ಡಿ.ಪಿ/2049, ಟಿ: 


208-19 


100.00 50.00 


0.00 


0.00 


0.00 


50.00 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ಕರ್ಕಳ ಉಲ್ಲೂಕಿನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸೆಬ ಗ೧ತ್ರಮುದ ನೋಟಿ 


ನಿರ್ಮಣ. 


ಚೆನ್ನಯ ಭೀಂ ನರೀನಲ್ಲಿ ಖನಟಂಲಯ ' 


208. 10 


13.50 13.50 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕಾರ್ಕಳ್‌ ಈಲ್ಲೂಕಿನ್‌ ಉಮಿಕಳಲ್‌ 
ಕುಂಜಬೆಟ್ವಿದಲ್ಲಿ °- ಪರಪುರಲಯ 
ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


—} 


209 20 


20000 | 000 


07.0% 


0.00 


0.00 


433.00 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6ಂರಳ ನಗರಬಲ್ಲಿರುವ 


ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ ಛಭೀಂ ಬಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಅನುದಾನ ಕೋರಿ. 


2018-9 


= 


100.00 25.00 


0.00 


—— 


50.00 


0.00 


25.00 


ತ್ರಾಸಿ ಮರಟಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 
Marine drive Works 


28-19 


- 25.00 25.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕುಂಬಾಯದ ತಂಲ್ಲೂಕು 
ಕುಂದಾಪುರದ ಘೋಡಿ ಕಲ 
ತೀರ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ. 


209-20 


25.00 0.00 


8.00 


0.00 


0.00 


17.00 


ಕುಂದಾಪುರ ಅಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೇಶ್ವರದ 
ಗ್ರಮ ಖೆಂಚಂಯತ್‌ ಬಖ್ಯನ್ಲಿಯ 
ಹಳೆಅಳಿವೆ ಕಡಲ ಪೀರ ಅಭಿವೃಬ್ಟಿ. 


2019-20 


25.00 0.00 


8.06 


0.00 


0.00 


17.00 


ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಡಲ ಶೀರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮೂಣ. 


244 


2018 9 


29.00 29.00 


0.03 


0.00 


0.00} 


0.00 | 
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4 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ) 


'ಕವಮಗಂದಿಯ ಯೆಸರು 


MW 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2018-19 


ರದ ವರ್ಷ 


2019-20 


. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ _| 


2020-21 ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 


'ಉಡುಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಿಮ ವಿಭಾನಸಭೂ 
ಕ್ಟೇತ್ರವ ಮೆಯುಬಿದ್ರಿ ನಡಿಭಟ್ಟಿ ಬೀಚ್‌ 
ರಸ್ತೆಯ ಬಂಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ' 
ಸೆಂಪಳ ಸೇತುವೆ ಲಂಗೂ ಕೂಚು ರಟ್ಟೆ 
ನಿಮೂ'ಣ. 


245 ಎಂಟ್‌ 


209-20 15.00 0.00 


25.00} 


f 


0.00 


F ಭು: 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂಯೂರು ಅಲ್ಲೂಕಿನ 
[ಕರಿಮಂಬೇಶ್ವರ ಗ್ರಮದ ಯೆಂನಹಿಲ್ಲು ಸಮುದ್ರ 
'ಕೆನಾರೆ ಬಳಿ ಕುಟೀರ ನಿರರ್ನಣ, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ವೈಮ್ನಿ ಶಕಿಟಂಲಯ, ಯೈ ಮನ್ಸ್‌ 
ದೀಪ  ಅಳಬಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲಬಂರು 

ಮೂಲಭೂಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಸನಬೂನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂಚುವ ಕುರಿತು. 


246 


2088-೬9 15.00 10.00 


0.00 


0.00 0.00 5.00 


ಬ್ರಹಜಕ್ಯವಮೆರ ಗೋಡಿ 
ಗ್ರಾಮ ಖಂಚಂಯತ್‌ ಬ್ಯಖ್ಲಿಂಶ 
ಕೋಡಿ. ಕಡಲ ತೀರ 
ಅಭಿ ವೃದ್ಟಿ 3 


ಅರಿಲ್ಲೂ ಕು 
ಲ್ಲಿ 


247 
ಕಬಲ್ಯಣ 


2019 -20 25.00 0.00 


8.00 


0.00 0.00 17.00 


| ಬ್ರಯಲ್ಯವರ ಗೋಡಿ 
ಗ್ರಾಮ ಮಖೆಂಚಂಂಯತ್‌ ಬವ್ಯಮ್ಲಿಂಯ 
ಕೆಡಲ ತೀರ 


ಅರಿಲ್ಲೂಕಂ 
ಫಿ 


248 
ಕೋಡಿ ಬೇಂದ್ರೆ 


ಅಭಿವೃದಿ. 


2019-20 35.00 0.00 


12.00 


0.00 0.00 23.00 


: ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


2೭28.00 


100.00 


ಕೊಡಗು ಇಲ 


21) 1067.5೦ | 1೭5೦ 


ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ೨ ಶ್ರೀ ಓಂ೪೨ರೇಶ್ಪರ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಶೌಜನಿಲಯ ಬಟ್ಟೆ 
ಬದಲಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಣ. 


249 


208-k9 36.60 15.00 


0.00 0.00 


[ಮಡಿಕೇರಿ ಈನಲ್ಗಣ್ಟಕಿನ ಬವಿಲ್ಗುಖವಡು 
ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಳ ರಸ್ತೆ: ಅಭಿಬ್ಯದ್ಧಿ 
(ಸಿ.ಸಿ.ಲಸ್ಟಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೇಪ್ರಷ/336/ಪ್ರವಾಯೋ/2018ಟಿನನಿಂಕ: 


[26/12/2018 


250 


2018-19 300.00 100.00 


125.00 


0.00 0.00 75.00 


ಸೋಮಬೂರ ಬೇಟಿ 
ಶನಿವಂರಸಂಳೆ ಯೋಬಳಿ, 
ತಪೋವನ  ಮಬೆಖಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ 
ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಲೇವಣ್ಯ್ಳೂವದಿಂದ 


ಮಂದಳ್ಳಿ 


ಅಿಲಿಲ್ಲೂಕು, 
ಥಿ 


.| ಅಜ್ಜಯ್ಯ 
ಹೋಗುವ ರ್ಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ವೀರಭದ್ರ 


2019-20 100.00 0.00 


33.00 


000 .} 000 67.00 


ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಗ್ರಾಂಡ್‌ ಟೋಟಿಲ್‌ 


25667.60 


4121.50 | 7745.96 


1193.35 12250.89 


Page 28 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ 


ಅಮುಬಂಧ- ( ) 
(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -140) 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಾದೇವಿ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 


ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುತಗಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೆರ್ಣಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ಘಾಲ್ಕ್‌ನ 

ಯಾತಾ ಸ್ನಳದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ 
Ke] ® [2 [2 

ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಕ್ಯೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಕುರಳೆ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ 
[x] [a] 


ಅರಣ್ಯಸಿದ್ದೆ! £ಶ್ವರ 
ಹತ್ತಿರ  ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 


25.00 


0.00" 


0.00 


WR 


; 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಯೋಚನೆಗಳ ವಿವರ. 


ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವಅ 
ನುದಾನ 


ಮಂಜೂ 
-| ಅಂದಾಜು 


"ರಾದ 
" ಮೊತ್ತ 
_ Kg ಮೊತ್ತ 


2018-19 | 2019-20 | 2020-21 


ವಳಗಾಖ್‌ಜಲ್ಲಹಾ`ಸವದತ `ಕರಸ್ಥ 
ಶ್ರೀಕ್ಟೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ '. ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 
ಡಾರ್ಮಿಟ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ 


ಹಾಗೂ ಸ್ರಾನಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ 


| 2018-19 | 500.00 


“250.00 0.00 | 0.00 


— 


250.00 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 


ತಂಗುದಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಆರ್‌.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ' ದೇವಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ 
ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಭೂಷಣ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಗೆವಾನ 1008 ನೇಮಿನಾಥ 
ತೀರ್ಥಂಕರರ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸ್ತಿಯ 
ಹತ್ತಿರ" ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ  ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 


ಪ್ರವಾಸಿ 
ಕ್ರ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
ವ್ಯತಕ್ಟೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ನೆಯಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಖದೇವಾನಂದ 
ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೇಕರ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


2018-19] 60.00 0.00 


25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 


2018-19] 50.00 


2019-20. 50.00 


1 


25.00 


- 35.00 


ಕ್ರ ಮಂಜೂ ಅಂದಾಜು I 
ರ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ರಾದೆ 2018-19 | 2019-20 
ಸೆಂ. ಮೊತ್ತ 


ವರ್ಷ 


: [ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾನಹಟ್ಟಿ 

ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಭೂ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ 

ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ 2 ಬೈಲುರು 

ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಭೂ ಮಾರುತಿ 

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಘೇವರ್ಸ್‌ 
[1 Ke 

ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 | 25.00 25.00 


0.00 


(ರೂ. ಲಳ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಾಕಿ 


0.00 


ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ .. ಕಣಕುಂಬಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಮಾವೂಲಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫೇವರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


14 


2018-19 | 25.00 


ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಃ ಪೂರ 
ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೆ ಶ್ವರ 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 


ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತ ಮಹಾರಾಜರ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಗಟಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ 
ಬೆಕ್ಟೇರಿ. ಲಕ್ಸ್ಮೀದೇವಿ' ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ 
ಮಾಯಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


0.00 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ', ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಪಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ . ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಸೌಲಭ್ಯ 'ಕಾಮಗಾರಿ 
18 (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆಡೊರು 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಸಣ್ಣೇಪಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಟೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ। 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ) " 


ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ಜಲಾಲಪೂರೆ' 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೆಂಚಲಿ ಮಾಯಕ್ಕದೇವಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. 

ಪಾಲಬಾವಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬರಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ; 
ದೇವಸ್ಥಾ: ನದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


20 


2019-20 
2019-20 


2019-20 
2019-20 


2019-20 


ಸುಲ್ತಾನಪೂರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ 


21 
ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚಿಂಚಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಯಕ್ಕದೇವಸ್ಥಾ: ನಕ್ಕ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ. ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ 
ಸಮಾಧಿಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 


ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
Ae ಎ''ವ | @ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


24 


ಅರಭಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಟೇತ್ರದ ಕೌಜಲಗಿ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ  ಮುರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ಯರ 
ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25 


30 |ಬೆಣ್ಣಿಹೊಳೆ 


(ಡೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರಸ್‌ 
ಮಂ ಜು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ರಿದ We 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | ಬಿಚುಗೆಡೆ 
ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವಅ ಬಾಕಿ 
ನುದಾನ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರಗಡ ಶ್ರೀ 
ಬಸವೇಶ್ವರ  ದೇವಸ್ಥಾನಳ್ಳೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 0.00 0.00 34.00 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರಗಡ 
ಕೋಟಿ (ವಲ್ಲಭಗಡ) ಆವರಣ ಮತ್ತು 0.00 0.00 35.00 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) 
ರಾಮದಯರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಂಗಡಿ 
0.00 0.00 70.00 


ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹೆಲಹಿ ಭ್ರಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Eo 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


2019-20 


ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 ಕಿ.ಮೀ) 


31 


32 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 


ಕಾನಗೋಡ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ಶ್ರೀ 


ಧರ್ಮಪುರಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ 
ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗಾನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸಾನಕ್ಗೆ ಮೂಲ 

[.] 
ಸೌಕಂರ್ಯ 


2018-19 | 100.00 


2018-19 


0.00 


40.00 


0.00 


50.00 


0.00 


30.00 


2018-19 


60,00 
25.00 


0.00 


0,00 


(ರೂ. ಲಳ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರಸ್ತಾ 
¥ * _ | ಮಂಜೂ ಅಂದಾಟು | , ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ರಾದ. ಮೊತ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | ಬಿಯಗಡ್‌ 


ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಜ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಿಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಾರಿಕೇರಿ . ಧಮ ಪಂಚಾಯತ್‌  ಕಿತ್ರ] oe 
ದೇವಿಮನೆ ದಮರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ಯರಿ " 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 

[ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


33 ಶಿರಾಲಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 2018-19 | 50.00 0.00 | 000 .|] 0.00 000 50.00 
ಹಾದಿಮಾಸ್ತಿ ಯಾನೆ . ಜಟ್ಟಿಮಾಸ್ತಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ: ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ] 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖರ್ವಾ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ  ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕೊಳಗದ್ದೆ ಶ್ರೀ" ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ್‌ 


34 2019-20 | 30.00 0.00 0. | 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮುಖ್ಯ 019-20 | 30. 0 0.00 20.00 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ - ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊನ್ನಾವರ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
35 |ಅಡುಕುಳ ಜಿನ್ನೋಡಾ ಮರ್ಗಾದೇವಿ| 2019-20 | 50.00 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


000 | 000 | 3400 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರಗುಂಡಿ 
36 |ಪಂಚಾಯತಿ ಹೈಗುಂದದಿಂದ ದಮರ್ಗಾಂಬಿಕಾ| 2019-20 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


0.00 10.00 15.00 


ಉತ್ತೆರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನಂದನಗದ್ದಾದ, ಜೈಸಂತೋಷಿಮಾತಾ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


0.00 | 30.00 70.00 


37 


ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಂದಾ ಜೈನ ಮಠ 


. 0.00 30.00 0.00 0.00 70.00 
ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 'ನಿರ್ಮಾಣ | 


ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಪಂ. ಮುರೆಗಾರ 
ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಣ್ಲೆ (400 8.ಮಿಲ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


39 2019-20 | 50.00 0.00 16.00 34.00 0.00 0.00 


(ಈೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


' ಅಂಬಾಜು 
Wa ತ | 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಂಡಗೋಡ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಸಿಧಾಮಕ್ಯೆ! 2019-20 | 100.00 30.00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕುಮಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡಬೀರಕೊಳಿ ಬೀಚ್‌ 
ರ ವೃದ್ಧಿ ಮತು ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 

ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2. © 2019-20| 50.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ - 

ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ . 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ  ಗೋಕರ್ನದ  ಅಪೋಕಿಗೆ|2019-20| 50.00_ 15.00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ರಾ | 105.00 | ‘0:00 -| 0.00 


ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವ ರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 
ಚೌಕಿಮಠದಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ 


ಜಿಲ್ಲೆ 
ಶ್ರೀ 
5 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಳಕ್ಕೆ 
ಶೌಚಾಲಯ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಮಾನಂಧ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ 
ಬಳೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


WM ವ [| 
WE B pl f 


ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಗೋಳ 
ಮುಳ್ಳೊಳ್ಳಿಯ ವಿರಕ್ಷ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಿ.ಬಿ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ] 2019-20 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮದ, ಮೊರಬ, 
ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ| 2019-20 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


FN 
[7 


ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮಿ ಮದ, 
ಮನಕವಾಡ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ 2019-20 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಧಾರವಾಡ ಶೆಹರದೆ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 17 

ರಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಅಳ್ಳಮಹಾದೇವಿ 

N ನ್ಯಾ § 2019-20 
ಅನುಭವ ಪೀಠ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 

ನಿರ್ಮಾಣ. 
|ಛಾರವಾಡ ಶಹರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದ - 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಠ್ಧಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ] 2019-20 | 25.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ನವಲಗುಂದ ಕ್ಟೇತ್ರದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ 


ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ| 2019-20 | 100.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ p 


ಚಾಂಗ್‌ದೇವ 
ಮಣ್ಯ ಕ್ಪೇತ್ರವಾದ 
; ಬ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 


2019-20 | 100.00 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


(ಡೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


| ಗದಗಜಲ್ಲೆ | ಜಿಲ್ಲೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಗದಗ ನಗರದ ಭೀಷ್ಮ 
ಕೆರೆ, ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾ; ನ, 
ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ರೋಣಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ, 
ಇಟಿಗಿ, ನೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ 
54 ಬೆಟ್ಟಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ, — 135. 135.00 
ಲಕ್ಟೇಶ್ವರದ ದೂದ್‌ಪೀರ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ 
ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾ; ನಗಳ ಬಳಿ 
ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ತಲಾ ರೂ.15.00 ಲಕ್ಕು 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ 


[ 
'& ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ| 2018-19 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
58 [ಜೋಡು ಕಳಶದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ|'2018-19| 50.00 50.00 
ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ: 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
59 |ಸಾಸರವಾಡ ಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗನ| 2019-20 50.00 0.00 
ಗಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗವಗ ಅತ್ರ] [053500 


(. 


(ಈ. ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹೊಸಹ್‌ಳಿ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ' 
೪ 'S "ಇ S§ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


63 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀತಿಮನಿಯ ಶ್ರೀ 
ಸೀತಮ್ಮನ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರತೇಶ್ವರ ಬಳಿ 


2018- 19 25.00 


ಪ್ರಸಕ್ತ | 

¥. ಮಂಜೂ ಅಂದಾಟು | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 

ನಂ. ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ರಬೆ ಮೊಪ 2018-19 | 2019-20 ; 2020-21 | ಬಿಡುಗಡೆ 

ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವಅ ಬಾಕಿ 
ನುದಾನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನ 

ಜನ್ಯ ಸ್ಥಳವಾದ -  ಅಬಲೂರಿನಲ್ಲಿ 

60 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನರಕ 2018-19; 100.00 50.00 0.00 50.00 

ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ! 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ k 

61 (ಉಜನೀಷಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 018 19} 25.00 0.00 0.00 15.00 

ಉಜನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ 

ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
2019-20 | 100.00 | 70.00 


0.00 


ಶ್ರೀ 
Ka 
ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾಶತ್ರಿನಿವಾಸ 
ಒ [2 [w 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಾಗಲಳೋಟೆ ಬಾದಾಮಿ 
ತಾಲಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ- 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟಿ ರಾಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 7.73 
ರಿಮದ 29.38 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 34.10 ರಿಂದ 
37.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. 


ಜಿಲ್ಲೆಯ 


2018-19 


WR Ee 


25.00 


10 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


R : ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಅವಾ | 2-19 | 2019-20 | 2020-21 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಗೈಜಿಸಾಬ ದರ್ಗಾ 
ಯಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
[ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಸೈಬಿಸಾಬ ದರ್ಗ 
ಯಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ] 


0.00 0.00 0.00 25.00 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನ 'ಮುರನಾಳ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ವಾಣ ; 
ಗ [ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ . ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 0.00 0.00 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುರನಾಳ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ] 


0.00 25.00 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಪುನರ್‌ವಸತಿ | 
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ i 0.00 8.75 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


0.00 16.25 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನಂದವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ 
ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೃಹನ್ಮರದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 

[a [2 3 3 
ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 50.00 0.00 0.00. 0.00 


ಈೇರದಾಳ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ - ್ಳ 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ್‌ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019-20 A 0.00 5.00 0.00 | 0.00 10.00 


ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾ: ನದ & 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 2019-20 . 0.00 5.00 x} 0.00 0.00 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಗನರ್ಡನ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣ ; p 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: A > ನಖ 


ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಹಳೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಲ j ್ಲ 1 


73 2019-20} 1500 | 000 | ‘500 { 000.| 0.00 10.00 


ಸಂ. 


74 


—— 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ| 2019-20 


ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


75 


76 


ಬಾಗಲಳೋಟಿ ಜೆಲ್ಲೆ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, 


ಪಾಪನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾಪೇಶ್ವರ| 2019-20 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ 


ತೇರದಾಳ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾ: ನದ 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


77 


ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲಾಜಾ 
ಸ್ಥಾಪನೆ 


78 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ 


ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಣದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ 


2018-19 


ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ, ಆಸನ|2018-19 


ವ್ಯವಸ್ಥೆ .ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 


[ನ 


79 


ವಿಜಯಮೂರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 
ಡಿಂಡವಾರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 


ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ| 2018-19 


ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಠ 
ದಿಂಡವಾರ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ . ಬಸವನ 
ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಣದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ 


ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ 


80 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ, ಆಸನ|2018-19 
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ಮಂಜೂ 
ರಾದ 2018-19 } 2019-20 | 2020-21 
ವರ್ಷ ಬಾಕಿ 
- 50.00 
70.00 
“1 2019-20 + 25.00 0.00 5.00 0.00 20.00 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


” ಪ್ರಸಕ್ಷ 
3 | ಮಂಜೂ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
« ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ರಾದ ವಾ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |- ಬಿಡುಗಡೆ 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವಅ! ಬಾಕಿ 
N - ಮುದಾನ 
2018-19] 25.00 | 2500 | 000 | 0.00 } 000 0.00 
ಸ್ನಾನಗೃಹ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ 514] 2500 000 | 0.00 | 0.00 0.00 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗ್ಯರ, .]. Me 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಡಿಂಡವಾರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ 'ಶ್ರೀ 
ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ . ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು|. - . - 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ""ಶಿವಾಚಾರ್ಯ' ಮಠ| 2018-19 50.00 -|' 000 “| 0.00 | 0.00. | 2500 
ದಿಂಡವಾರ:- : ಹತ್ತಿರ": ಮೂಲಭೂತ] ' - 
| ಸೌಕರ್ಯ. 
ವಿಜಯಮರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧಗಿ 
ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ರುವ ಶೀ ಸಂಗಮೇಶ್ನರ 
[cd pe] ವ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ, - 
8 2018-19 | 100.00 0.00 0.00 0.00 
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಏರಿಯ ಮೇಲೆ 
ಪಾತ್‌ವೇ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, 
ಪರಗೋಲ, ಗೆಜೆಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿಂದಗಿ ಬೈಪಾಸ ದಿಂದ ಗೋಲಗುಮ್ಮಟ 
f) 
2018-19} 100.00 0.00 0.00 0.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು | 
46 |ನನನವಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕಲವಾಡಿ 1 $_| 2500 10.00 0.00 | 1500 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. " ” ” 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ 
87 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಳೆ; 2019-20 | 25.00 10.00 0.00 15.00 


ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


13 


5 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


88 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಟೇತ್ರದ 
ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬುದವಿಹಾರ 

ಜ hd ಜ್‌ o 2019-20 | 50.00 
ಬುದ್ಧನಗರ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ] 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯಪಮರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ಬೆ! ಬಿಹಾಳ್‌' 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಟೇತ್ರ ಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶ್ವರ ಗುರುಮಠ ಹತ್ತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


14 


ಕಲಲಖುರಗಿ ವಿಭಾಗ 
(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 140) 
ಅನುಬಂಧ 


ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 

ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ | 01೬19 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) (ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ) ನ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ - 
'ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ 2019-20 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ- ಸೌಕರ್ಯ ( 

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ .ರಾಜಾಮುರದ ಶ್ರೀ | 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ 2019-20 30.00 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ : 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ: 

ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ 

ಸ್ಥಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ | 2019-20 | 50.00 
"ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
. 2019-20 | 50.00 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಘಜಲಪೂರೆ 

ಈಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ 
ದತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮ ಬಳಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೊಲವಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಆರ್‌.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌, ಶೌಚಾಲಯ, 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫೆಜಲಪೂರದ ಶ್ರೀ 
ಗುರು ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಥಾನ 2019-20 50.00 
ಹಿರೇಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ , 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ 

ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 

ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಹೈ-ಟಿಕ್‌ 2019-20 | 100.00 
ಶೌಚಾಲಯ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 

ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 


Kd 


ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಆರ್‌.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) 


3 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬಟಿಣೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ 
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕುಸಹೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 

ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚನ್ನೂರು - ಭ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ದೌವಲ ಮಲ್ಲಿಕ 
ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜಾನೇವಲಿ ದರ್ಗಾ 
ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ (2018-19) 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 


(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ' ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ತಡಳಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - 


ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಮಾಡ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ 
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ 


2018-19 | 100.00 


2018-19 


2018-19 15.00 


2018-19 


2018-19 


2018-19 
2018-19 


50.00 
50.00 


[] 
ke] 


100.00 


50.00 
2563.00 


25.00 
25.00 
25.00 


25.00 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಣಳೇಲ್ಸ 


ಮೊತ್ತ 


ಕಲಬುರಗಿ ' ಜಿಲ್ಲೆ" ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹೆಬಲಿ 'ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ: ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂ೦ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಾಫ್ನರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೋಟೇಶ್ನರ 2019-20 


- 2019-20 


ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತಿಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಯಳಸಂಗಿಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ - 2019-20 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 

2019-20 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂ೦ಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 

ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ ಇಲ್ಲಿ | 2019-20 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೆಲಬುರೆಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. 
ಸುಂಟಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ 
ಮಹಾರಾಜ ದೇವಸ್ಮಾನದ ಹತ್ತಿರ 2019-20 


ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ "ಬರುವ 
ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಭ್ಯಮದ ಲಿಂಗೈಕ ಶ್ರೀ ಮನಿ.ಪ್ರ 
ಶರಣಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಯೋಗ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ 
'|ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019- 20 
y ಮರ ನ್ಲಕ 
ಸನ್ಮತಿ ಭೌದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 
27 |ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್‌, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಸೈನೇಜಸ್‌ 2020-21 
ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ದಕ್ಳಿಣ  ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ 
ಕೆಡಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಂಳರಲಿಂಗೇಶ್ಯರ 
4 2020-21 | 50.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭೋಣೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ವಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಸಿಣ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಹಡಗಲಿ 
ಹರುತಿ ಶ್ರೀ ಕಂಠಿ' ಬಸವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೆಲಬುರಗಿ ದಕ್ಸಿಣ ಮತಳ್ಟೇತ್ರದ 
ಎಲವಂಟಿಗಿ (ಕ) ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಮಠದ 
ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಮ್ಗರು ಮಾಗವಂದಪ್ರಭು 
ಇಂಚಗೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿಯ ಏಳ ದಂಡಿ ಮಠ 
ಭ್ರಮಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ i 
ಕೆಲಬುರಗಿ ದಕ್ಸಿಣ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಶ್ರೀ 
ರಾಚಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಭೂಶ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಟಿಣ ಮತಳ್ಟೇತ್ರದ ಶ್ರೀ 
ಗುರುನಾನಕ್‌ ಗುರುಬ್ಯಾರದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಸಿಣ ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ 
ಭ್ರಮಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಚೌಡಪುರಿ ಹಿರೇಮಠದ 
ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


4 IE 


38 |ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ | 2019-20 
ನಿರ್ಮಾಣ f ' “[ 


ನ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ಯರ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಇಲ್ಲಿ | 2019-20 50.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ } 


ಸಿಂದನೂರು ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಸಿಂಧೂಟೂರು- ರಾಘವೇಂದ್ರ y 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು | 2018-19 

, [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. (2018-19) 
(ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) 4 


j ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ : 
- 2017-18 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದ, ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲದುರ್ಗ ಕೋಟೆ . 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ oe 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ." | 


ಸಿಂದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಾಮಠದ ಬಳಿ 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. (2015- 

16) (ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) ಐದಲಾಗಿ ಅದೇ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರವುಡಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಬಂಡೇರಂಗನಾಥ ' ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊರೆಖಾಕ-- 50.00 
ಅಂಬಾಮಠ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(೦೦!8-19) (ಬಂಡವಾಳ 

ವೆಚ್ಣಗಳು) 

ಸಿಂದನೂರು ಮತಕ್ನೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ i 
ಬರುವ ಕುರುಬರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ತಾಯಮ್ಮ 

ಟೆಂಪಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ K 
ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಬಾತ್‌ರೂಂ | 31819 | 2500 
ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. (2018-19) 

(ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) 

ಸಿಂದನೂರು ಮತಳ್ಲೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಇ ಜವಳಗೇರಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ” 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು | 2018-19 25.00 
ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (2018-19) 

(ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) 


| 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ರಾಯಚೂರು ' ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಂಧಮೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ಭಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 
ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ . ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ವಿರ್ಮಾಣ (2018-19) (ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು) 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಸಿಂಧನೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 
ಶ್ರೀ ಶ.ಬ್ರ. ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ 
ಮಹಾಸ್ಟಾಮೀಜಿಯವರ ಮಠ, ಇಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (2018-19) 
(ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೌಡ್‌ಕುಂದ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ಮರಿ _ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 2019-20 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 


ಸಂಖ್ಯೆ. TOR/163 /TDP/20 ದಿ. 19.1.2019) 


2018-19 


2018-19 
[2] 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕವಿತಾಳ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತ್ರಯಂಬಳ್ಸೇಶ್ವರ ಬಳೆ | 2018-19 |. 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2018-19) 
(ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) 
ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ . 
ಕ್ಟೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಶ್ರೀ s 
ವಿರುಪಾಕ್ಟೇಶ್ವರ ಮಠ ಬಳಿ ಮೂಲ 2018-19 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2018-19) 
(ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಃ ಗಳು) ೧? _ 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ . 2019-20 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ರಾಯಚೂರು . ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ' ಶ್ರೀ ಘನಮಠ - 
ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲ' ಸೌಕರ್ಯ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ 


2018-19 


ರಾಯಚೂರು ' ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಸಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 
ಸುಳ್ಳೇತ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪೀಠ 
(ಈ, ಮಠದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 
'|ನೌಾಕರ್ಯ (2018-19) ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರುವ ಶಾಂಭವಿ 

ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 2018-19 50.00 
(2018- 19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ: ಗೆಭು 


2018-19 


1» ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಗೌಡನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಬಸವ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ 

ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (500 ಲಕ್ಷ) 

2) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸ್ಥಿ 

ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತಿರ - 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 60. ಲಕ್ಷು 

ಮೇಲ್ಕಂಡ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ 2019-20 33.0¢ 57.00 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಣದ ಶ್ರೀ 

ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ, ' 

ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ; § 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಾ 

ಸಂಡೊರು ಶಿರಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ 

ಯಂಡಮಾಗುಂಡ, ತಳವಾರಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ 2018-19 125.00 
ಕ.ಮೀ.1.70 ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇತುವೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ 


-ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 

ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131) ಕ.ಮೀ.5.50 ರಲ್ಲಿ 

ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು | 181೨ | 7500 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ " 'ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌” 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು |  ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
ವರ್ಷ | ಮೊತ್ತ 


2018-19 | 50.00 


ಹಂಪಿಯ ರಾಣಿ ಸ್ನಾನ ಗೃಹದಿಂದ 
ಲೋಟಿಸ್‌ ಮಹಲ್‌ದವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. i 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪಾಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಹೆಂಪಿಯ ಲೋಟಸ್‌ ಮಹಲ್‌, ರಾಣಿ 

ಸ್ನಾನ . ಗೃಹ, ಣೆಜ್ಜ ಲಮಂಟಿಪ, 

ಸಾಸಿವೇಕಾಳು ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ. 2018-19 
ದೇವಸ್ಥಾ; ಸ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ' 

ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 

(॥ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ತಾತನವರ ಮಠಕ್ಕೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

3) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡ ಮಾರಮ್ಮನ 2019-20 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ x 
ಸಂಖ್ಯೆ : TOR 9 TDP 2020, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ _ 
ಯು.ರಾಜಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ಯಾಮಿ 
ಮ 2019-20 
ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರೇಶ್ನಣೀಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ 
್ಲಿಪಡಿಸುವುದು 


ಗ್ಯಾರಿ. . ಜಿಲ್ಲೆ . ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆ lit 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ | ¥ 
ಮೂಲ" ಸೌಕರ್ಯ ; 1 


ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಲಗುಂದಿ SN 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ಲರಸ್ಕಾಮಿ 2018-19 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳೆ ಮೂಲ ಹೌಕಂರ್ಯ y 


ಬಳ್ಳಾರ ಜಲ್ಲೆಯ `` ಹೊನಿನಹಡಗಲಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರದ . ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ls 
ಪಂಚಮುಖಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಹತ್ತಿರ y 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ¢ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಶೌಚಾಲಯ, ಮುಂತಾದ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2018-19) 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಣದ ಕೋಟೆಯ ಹರಿಹರ 
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಾಲಮ್ಮನ ತೋಪಿನ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಾ 
SN 


ಯಾದಗಿರಿ ್ಥ f 

ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ  ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ಯರ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ | 2018-19 
ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 

(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ h 
ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 2019-20 
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 

ಕಾಮಗಾರಿ 

ಯಾದಗಿರಿ "ಜಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಈಾಲ್ಲೂತನ 

ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀ y R 
ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ . ಹತ್ತಿರ | 2019-20 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೋನ್ಡಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ' ಶ್ರೀ ಜಡಿ 

2019-20 
ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಶಹಾಪೂರ ಈಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ 

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ (2018-19) | 018-19 
[2 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಿಠಕಲ್‌ 
' [ಈಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರಸ್ಕಾಮಿ ಮಠದ 


ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶೌಜಾಲಯ, 3) ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ಸೀರು ಘಟಕ 4) ಡಾರ್ಮಿಟರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ' 


2018-19 


ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ . 

ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ (ಲುಂಬಿನಿ ವನ)ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) 


ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಿಶಕಲ್‌ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 
ನೆೇಜರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಬೆ ದಬೆ 
ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಡುರುಮಿಠಕಲ್‌ ಈಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರು 
ಕೊಂಡಮ್ಮಾಯಿ ಬೆಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ~ 


ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
. [ಹಾಲಗೇರಾ ಗರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ' 
ದೇವಸ್ಥಾನಕೆೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆನೆಗುಂದಿ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ 


ಭಿವೃದ್ಧಿ. (2018-19) ಬಂಡವಾಳ 


ಪಂಪಾ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ 
ಮತ್ತು' " ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿವ 

(ಆರ್‌.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಮುಂತಾದವು. ' (2018-19) ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು ‘ 

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಆಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಬಳಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2೦18-19) ಬಂಡವಾಕ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ 
ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 


(d 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ 


ಹೊಪ್ಟಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ 
ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. - 


2019-20 


2018-19 
2018- 19 


2019-20 
2019-20 


2018-19 


25.00 


Ws 


40.00 
100,00 


50.00 


10. 


(ರೂ.ಕ್ಷಗಳಲ್ಲು 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕೊಫ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಆನೆಗುಂದಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ 

ದೇವಸ್ಮಾನದ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ 

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ರಾಲತಿ ಸೆಂಟರ್‌, ಫ್ಲಾಟ್‌ 

ಫಾರ್ಮ್‌. ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಇವುಗಳ ಮುಂದುವರೆದ 
1 83 [ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬದಲಾಗಿ 


ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕೆ:2412/2019) 


ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ A 
ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ 

1 84 |ಜನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ ಹೋಗುವ | 2019-20, 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಲಗ್‌ 


ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


"ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೇ ಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ 

85 ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕುಕನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 2019- 20 
ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ . ್ಸ 


| ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ 
ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತಿರ 
ದಾಸೋಹ ಭವನ ಹಾಗೂ ಯು ಆಕಾರದ "| 2019-20 
ಸೆಲ್ಮರ್‌ ಹಾಗೂ ನೆಲಹಾಸು, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ - 


ಕೊಷ್ಮಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ 
ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಮಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುಬ್ಮ 

87 |ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಹೈಟಿಕ್‌ 2019-20 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಗ್ಯಹಗಳ 


a SRST 
ನೆರಸಿಂಹರುರಣ 
ಹೆತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗೃಹ, 
ಶೌಚಾಲಯ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2018- 
19) ಬಂಡವಾಲ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಬೀದರ್‌ನ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ- 

ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಬಳೆ ಕುಡಿಯು 

ನೀರು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, 2019-20 | 50.00 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು,ಪಾತ್‌ವೇ ಮುಂತಾದ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 


11 


2018-19 | 200.00 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ pie ಅಂದಾಜು |  ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ' | ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಕೆಮಲಾನಣರ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) . 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 

ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 3 | 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) ಬಂಡವಾಳ » 

ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ (ಬಿ) ಮುಧೋಳ 
(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಘರಾತನ ಕಾಲದ ಮಹಾದೇವ 
ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2018-19 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ,) 


(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. 
ಯಾತಿನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು 
|ಠಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯೂತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುರಾತನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 

ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ. (2018-19) (ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ). 


2019-20 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


(ರೂ. ಅಳಿಗಳಲ ) 


ವರ್ಷ್ಪಾವಾರು ನಡಾಗತ ಮಾಡಿರುವ 
ಮಂಜೂ ಅಂದಾ ಅನುದಾನ 
ಇದ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ರಾರಾ 


ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಲ್ಲೆ 


ಚೆಂಗಳೂರು ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ 
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 
ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2018-19) 

ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇತಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 3ಡಿ 
ಇಂಟಿಲಪ್ರಿಟೇಪನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಬಗ್ಗೆ 


2018-19 830.00 218.18 0.00 0.00 ಲ 
2020-21 0.00 83.25 0.00 
ಾಾ— 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
3 ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಮಿ(2018-19) N 2018-19 230.00 100.00 


ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ] 2018-19 


NS NS NS SS NN NN 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 

ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮೆ : ಇಣಐ} 2020-21 495.60 74.34 
ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟಿಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 

ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸೇವೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದ ಚಂದವಳ್ಳಿಯ — 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ, ಟೂರಿಸಂ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌, 
ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19) § 


2018-19 500.00 441.00 0.00 0.00 0.00 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಪಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ್ಗ2018-19) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ — 
ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ 
ಗಿರಿಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಮಾಗಿ 


2019-20 973.00 


2019-20 91.25 |- 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೊಂಡಜ್ಜಿಕೆರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, 
ಗಜಿಬೊ, ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) 


ಈ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
CRE ವರ್ಪಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ರಾದ ವರ್ಷ! ಮೊತ ಅನುದಾನ 


: [2019-20 [2020-5 [i057] 
ಹಾಡ ಇಷ. RRS SEE 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ - K 
2018-19 790.00 250.00 540.00 


ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ 
ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜಬೋಡಣಿ 
ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಕೆದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (1ನೇ ಹಂತ) 
ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19) 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪರಂಪರಾ 
12 [ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ! 
”  |ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19) 


- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ 
: [ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. (ಸಂಗಮ ಫಾಟ್‌- 
ರೂ.142 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ಕಾಮಿ 
'ದೇವಸ್ಥಾನ-ರೂ.238 ಲಕ್ಷೆ. (2018-19) 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲತಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇತ್ರ ಶೀ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) 


. [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ 
15 |ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2019-20) 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 


ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಸು, ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ 
" |ಚಿಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಕೆ, ಸುಮಾರು 7.5 ಕಿ.ಮಿ 
16.|ಉದ್ದಕೆ 200 ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲದ ಮೆಟ್ಟಿಲು 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ರೈಲಿಂಗ್ಗ್ಸ್‌ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19) 
ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ 
ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 
ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಪುವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2019-20) 


2018-19 200.00 
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, [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು 
18 |ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಶ್ರೀ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ 
ಬೆಟ್ಕಕೆ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2019-20) 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಪುರಾತನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯನ್ನು": ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


- i . “ಪಡಿಸುವುದು ೆ.ಟಿ.ವಿ.ಜಿ.-2019-20) 
es ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
pe ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
- [ವಿಳಿಗ್ನಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 


20 ಪುದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹಾಗೂ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
” (2018-19) 


2019-20 


2018-19 


2018-19 


ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಬಳಿ ವಿಯ್ಯತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, 
ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19) 


4 ಹೆ 


i ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ 


a 


ಹಾಸನ' ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, 
22 ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ (ಕೆರೆಸಂತೆ ' ಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 


ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19) - K 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗಿಲೆ 
ಮನೆಯಿಂದ ಕುಶಾವರ ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 
ತೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ (ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರಾಜಾ 
24 |ಸೀಟ್‌, ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (2016-17) 
2] ತೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 
25 


ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ನವೀಕರಣ ಸಂಬಂಭ ಅಗತ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 


2019-20 


2016-17 
2020-21 


ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಫಾಲ್ಡ್‌ಗೆ - ಮೂಲಭೂತೆ ಸೌಕರ್ಯ 

33 [ಕಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(2019-20) ಸನ್ನ 

ಬೆಳವಾಡಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸ್ಮಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 


ಹಾಗೂ ಉದ್ಮವ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಕಾನಕ್ಕ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗುಬ್ಬಿಹಳಿ-ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೆಕೊಳಲೆ 
ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


2019-20 
2019-20 
2020-21 


26 ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಾಸೀಟ್‌ ಬಳಿ ಕೂರ್ಗ್‌ 204830 
ವಿಲೇಜ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ (ೆ.ಟಿ.ವಿ.ಜಿ) 
ಕೊಡಗು ' ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ] - 
27 ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ] 2019-20 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ (ಕೆ.ಟಿ.ವಿ.ಜಿ) 
28 ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂದಲಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, PN 
ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2019-20) 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 300. 
೨9 ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ 2019-20 
ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೆ.ಟಿ.ವಿ.ಜಿ. 2019- 
20) 4 
|_| ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 
ಚಿಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾಸವನ/ರತ್ನಗಿರಿ 
30 [್ರೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ] 3092 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2019-20) ಘು 
.|[ಶ್ರೀ ನೇತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ, ಬಾಳೇಹೊನ್ನೂರು, 
31 ಖಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ WS 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. (2019- 
20) - 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ N 
32 ರಂಗನಬೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 2019-20 
ಪಡಿಸುವುದು.(2019-20) 


2020-21 


105.00 


500.00 


142.50 


98.50 


199.00 


200.00 


175.00 


600.00 


100.00 


100.00 


200.00 


100.00 


200.00 


150.00 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಬೆಳವಾಡಿ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ] 


ಹಾಗೂ ಉದ್ದವ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, 
"ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಎ.ಟಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ 
ಹಿರೇಮಗಳೂರು ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ : (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


4314720 ರಿಂದ 435+000ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 
ಕಿ.ಮೀ. ಉದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಜೂ | ಅಂದಾಜು 


EDEN) 


«| & SE 


2020-21 


2020-21 


ಕರ್ನಾಟಿಕ . ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್‌ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಕಬ್ಬಿಗರಹಳ್ಳಿ- 
ಸಿಂದಿಗೆರೆ ಸಂಪರ್ಕರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ 
21 |(ದಂಟರಮಕ್ಕಿ) ಕೆರೆಯನ್ನು ' ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
" ಪಡಿಸುವುದು (2020-21) 
F ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಂಟ್‌ ಮೆರೀಸ್‌ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ I 
ಫೆರ್ರಿ ಜಿಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(2019-20) 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಾತನ 


43 |ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆನೆಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬಸದಿಯನ್ನು 
"ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) 


2020-21 . Ise 2300.00 
2019-20 150.00 50.00 50.00 


2019-20 200.00 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಫಿಂಗ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕಬ್‌ ಹೌಸ್‌ ಶೌಚಾಲಯ, 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (2019-20) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಪ -- — 


2019-20 


2019-20 


1000.00 500.00 pl 
ಈ | ಲ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಪ್ರಜೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಸೀಟ್‌ ಲೈಟ್‌, ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ) (2015-16) 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ 
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನವರ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 
ಟೂಂಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ(2018-19) 


2015-16 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಜೋಗಳಬಾವಿಯ ಸಮೀಪ ವಾಹನ ಎನಿಲ್ಮಾಣ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (2018-19) 


| ಚೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ 
"ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಂಗುದಾಣ, ಅಡುಗೆ 

|ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 40 ಜನ 
"ಉಳಿಯುವ 18 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 


2018-19 


2018-19 


| 


(ರೊ. ಅಕಗಳಲ್ಲಿ ) 


ನಾನ ನಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 


ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ bos ಅಂದಾಜು | ನರ್‌ನಾರ ಅನುದಾನ 
ದ್‌. 2018-19 2020-211 2021-22 _ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯ ಸಿಬ್ದನಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ 
« -1 75. 
ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು ಮುಂತಾದ 2018-19 75.00 309 
ಕಾಮಗಾರಿ(2018-19) 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಫಿನ ಶ್ರೀರ್ಲೇತ್ರ ; 
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ನಾಲ್ಕು 
51 |ಜಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ 500 ದ್ವಿಚಕೃ| 208-19 200.00 100.00 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಷ್ಷೇತ್ರ | 
52 | ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 15 ಜನ ತಂಗುವ 24| 2018-19 


2018-19 


ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮೇಲ್ಲರ್ಜೆಗೆ, ಪ್ರವೇಶದ್ಧಾರ, ಸ್ವಾಗತ] 


54 ಕೊಠಡಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ, ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌,| 2015-16 409.05 211.10 49.89 
ಪರಗೋಲ, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್‌, ಪಾಥ್‌ವೇಸ್‌, ಸೂಚನಾ 
ಫಲಕಗಳು, ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌, 
ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) (2015-16) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ 
ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(೦15-16) 201 330 181 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ನಗರದಲ್ಲಿ 
56 |ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದ 2ನೇ| 2019-20 450.00 
ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೌಳಂಗಿ ಜಲಪಾತ 

ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 

(ಹಾರ್ನ್‌ ಬಿಲ್‌ ಇಂಟರ್‌ ಪ್ರಿಟೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, 

ಅರೈವಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌, ಫ್ರೆಡ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌, ಚಿಲ್ಲನ್‌ ಹೇ 

ಏರಿಯಾ, ಪಿಕ್ಟಿಕ್‌ ರೋನ್‌, ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಫೈರ್‌ ರೋಸ್‌. 2015-16 236.41 86.41 
ನದಿ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಲ್‌.ಆರ್‌. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 

ದಿ, , , | 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ 

ಮೊಸಳೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

(ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್‌, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಪಾತ್‌ ವೇ, ಚೈನ್‌ 

58 |ಲಿಂಕ್‌ ಫೆನ್ನಿಂಗ್‌, ವಿಮ್ನಿಂಗ್‌ ಡೆಕ್‌, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು, 2017-18 299.34 

ಕಾಥೀ ಶಾಪ್‌, ಶೌಚಾಲಯ, ಪರಗೋಲ, ಸಾಲಿಡ್‌ 

ವೇಸ್ಟ್‌ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, 

ಲಟಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ. (2017-18) 


ದಾಂಡೇಲಿಯ ಕಾಳಿ ರಿವರ್‌ ಲಾಡ್ಜ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು] 2017-18 199.36 
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸುವುದು.(2017-18) oy 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 


ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ 
60 ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 2018-19 500.00 500.00 
(2018-19) 


| ನ * (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 

. ವರ್ಪಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ” 

| [2518-35 [2019-20 [200025 [Sov] 

| ಮ EA ೫ a [ 
61 ಅದಿಲ್‌ಷಾಹಿ ಅನೆಕ್ಸ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು| 2017-18 240.00 

| ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ(017-18) 


ಾಗವಕಾಪಾವ EE 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ —T 


1463.00 


2018-19 2925.00 975.00 487.00 
ಪ್ಲಾಜಾ ನಿರ್ಮಾಣ(2018-19) § - - - 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಜಾಗದ 


62 ಇಲಾಖೆಯ 24 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ 
ಫೆ.ಟಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ! 
400.70 
ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು 


ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ] NS SN 


ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ' ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
[ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ 


ಪ್ರಾಂಗಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಖಾಲಿ "ಇರುವ 9 
64 ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (೦18- 


ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗೆಳ ಅವಧಿಗೆ 
19) - 
2017-18 199.78 11875 


ಲೀಸ್‌-ಈ೦-ಸೇಲ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
2017-18 199.47 


4 
Ba 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಚಿಂಚೋಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


© ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಕ್‌ ಬಕ್‌ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ We 
67 |ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸುವುದು. (2017-18) ' 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಂಪಿಷಾಲಿನಾವ ಹೆರಿಟೇಜ್‌! WN 
ಮತ್ತು ಮೈಲ್ಲರ್‌ ನೆಸ್‌ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ 
180.22 148.75 31.47 


ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


(2017-18) 
| ____ 1 2948005 | Gestalt 


ಕೋಸ್ಕಲ್‌ ಮಾಸ್ಕರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ —— 
(2016-17) 


